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ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ 


ವಾ ಹತ 
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು 
ಸಂಪುಟ ೧೪೧ ಬೆಂಗಳೊರು, ಗುರುವಾರ, ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ (ಕಾರ್ತಿಕ ೧೮ ಶಕವರ್ಷ ೧೯೨೮) ಸಂಚಿಕೆ ೪೪ 


ಭಾಗ - ಇ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ 
ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು. 








ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ, ಬೈತಯೋಲ್‌, ಕಾರವಾರ-581 302 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಂಒಜಸಾ-1/ ಜಿಎನ್‌ಎಲ್‌-1/ 2006, ದಿನಾಂಕ:26ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
ಕಡವು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಎಲ್‌ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ 
(ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ) 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬರಗೋಡ್ಲೂ- ಕಳಸವಳ್ಳಿ ಕಡವು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಕೂವ್‌ ಡೀಜಲ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಂದ 
ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ 50 ಟನ್‌ಗಳ ಭಾರ ಹೊರುವ ಒಂದು ಉಕ್ಕಿನ (Steel Hul) ಎಲ್‌ಸಿಟಿ (Light -೦೩/೦೦ 7೬0) ನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಹರವುಳ್ಳ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತ ಟೆಂಡರುದಾರರಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಟೆಂಡರ್‌ ಶೆಡ್ಕೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ರೂ.3000/-+12.5% ವ್ಯಾಟ್‌ (ಪ್ರತಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಿಗದಿತ ಕ್ರಯ) ಹಣ ಭರಣಾ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಂದರು 
ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೈತಖೋಲ್‌, ಕಾರವಾರ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:20.11.2006 ರಿಂದ 30.11.2006ರ ಮಧ್ಯಹ್ನಾ 
3.30 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಕಾರವಾರ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌! ನಗದು 
(ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದಾಯವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು) ಪಾವತಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಭರತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಶೆಡ್ಕೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೀಕರಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:15.12.2006 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆ ನಿಗದಿತ ತಾರೀಖಿನ 
ನಂತರ ಬಂದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ (7/೦ ೦೦೪೧ Bd System) ಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ 
ಕಛೇರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪಿ.ಆರ್‌.658 ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಕಾರವಾರ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ 
ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಕಛೇರಿ “ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಧ”, ಬೆಂಗಳೂರು 
ತಿದ್ದುಪಡಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಪ(2) 582/ 2006-07/ ಪಿಎಸ್‌ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
ಆಯೋಗದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಪ(1)890/ 2006-07/ ಪಿಎಸ್‌ಸಿ ದಿನಾಂಕ:16.08.2006ರ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನದ ಇಲಾಖಾ 
ರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ "ಬಿ' ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್‌ ಲಾ ಭಾಗ-1, 
ತ್ರಿಕೆ-2ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 79522ನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 79018ರ ನಂತರ ಸೇರಿಸಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ 
ಪಿ.ಆರ್‌.659 ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಪ್ರ), ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ದ್‌ 
ಯ 
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(೧೩೨೯) 


೧೩೩೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ 
ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಕಛೇರಿ “ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಧ”, ಬೆಂಗಳೂರು 
ತಿದ್ದುಪಡಿ 

ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಪ(2) 568/ 2006-07/ ಪಿಎಸ್‌ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
ಆಯೋಗದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಪ(1)890/ 2006-07/ ಪಿಎಸ್‌ಸಿ ದಿನಾಂಕ:16.08.2006ರ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿವೇಶನದ ಇಲಾಖಾ 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ "ಎ' ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಎ.ಎಸ್‌. ಭಾಗ-3, 
ವಿಷಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆ ಫಲಿತಾಂಶದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 50016ನ್ನು ಎಸ್‌.ಎ.ಎಸ್‌. ಭಾಗ-3 ವಿಷಯದ ಕೆಳಗೆ 

ಇರುವ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 50020ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೇರಿಸಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ 
ಪಿ.ಆರ್‌.660 ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಪ), ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೂನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ-576101 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ನಂ.ಕಾನಿಇಂ:ಬಂವೂವಿ:ಉಡುಪಿ:ಎಇ:ಟೆಂಡರು ಸೂಚನೆ:910:2006-2007, ದಿನಾಂಕ:25ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೂನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ೦.P.W.೦.ಯಲ್ಲಿ 
ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊಹರಾದ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ 
ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೂನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, 
ಉಡುಪಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 27.11.2006 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. ಟೆಂಡರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿನ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ 
ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರಂಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ (ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ದಿನಾಂಕ:26.11.2006 
ರವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಫಾರಂನೊಂದಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ ನವೀಕರಣ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್‌ 
ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು. 

ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರು ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:26.11.2006 ರವರೆಗೆ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಂದು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


















































ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರು ಅಂದಾಜು | ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು | ಟೆಂಡರು ನಮೂನೆ | ಟೆಂಡರು ಫಾರಂ ಬೆಲೆ ಅರ್ಹ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
(ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. | ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು 9.50 19,000.00 2 ತಿಂಗಳು ಐಟಂ ರೇಟ್‌ ರೂ.2,000.00 Class-lll 
ದಕ್ಷಿಣ ಧಕ್ಕೆಯ ರವಾನೆ ತೆರಿಗೆ 
ಮಳಿಗೆಯ ಉತ್ತರ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 

2. | ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು 10.00 20,000.00 3 ತಿಂಗಳು ಐಟಂ ರೇಟ್‌ ರೂ.2,000.00 Class-lll 
ಡ್ರೆಡಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ *ತೆರಿಗೆ 
ಚರಂಡಿಯನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 

3. | ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು 14.50 21,750.00 3 ತಿಂಗಳು ಐಟಂ ರೇಟ್‌ ರೂ.2,500.00 Class-ll 
ದಕ್ಷಿಣ ಧಕ್ಕೆಯ ಮಧ್ಯ *ತೆರಿಗೆ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 
ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 

4. | ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು 14.50 21,750.00 3 ತಿಂಗಳು ಐಟಂ ರೇಟ್‌ ರೂ.2,500.00 Class-ll 
ದಕ್ಷಿಣ ಧಕ್ಕೆಯ ಚರಂಡಿ *ತೆರಿಗೆ 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. 

ಸೂಚನೆ: 


1. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ 
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. 

2. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. 
3. ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಯನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೂನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, 
ಉಡುಪಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಡ್‌ ಮಾಡಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಕೂಲ್ಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಲ್ಲವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 


ಕೊಡಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್‌ ಚಿಕ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೩೧ 





4. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 30 ಭಾಗದಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ 
ಪತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 
ಪಿ.ಆರ್‌.661 ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೂನುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ. 


ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಸ್ಯತೋಟ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಸಂಖ್ಯೆ: ತೋಉನಿ/ ಲಾಸತೋ( ಬಿಜಿಟಿ/ ವಿನಿ1/ 86/ 2005-06, ದಿನಾಂಕ:25ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಸ್ಯತೋಟದ ಡಾ: ಎಂ.ಹೆಚ್‌. ಮರಿಗೌಡ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಳಿ ಕಾಬೂಲ್‌ ಸ್ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
60mm ದಪ್ಪದ ಗಟ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾಬೂಲ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌ ಮತ್ತು 1:2:4 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ತಯಾರಿಕೆಯ 45%20x20 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಳತೆಯ ಕರ್ಬ್‌ 
ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಸರಬರಾಜುದಾರರ 1 ಚ.ಮೀ. ಕಾಬೂಲ್‌ ಸ್ಫೋನ್‌ನ ದರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 
ಕರ್ಬ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ಗೆ ದರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅಗತ್ಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ 
ದಿನಾಂಕ:02.11.2006 ರಿಂದ 20.11.2006 ರವರೆಗೆ ರೂ.500- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ:21.11.2006ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.20,000/- ಗಳ EMD ಮೊತ್ತದ 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಡನ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21.11.2006ರ 
ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಕೆಳಸಹಿದಾರರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪಿ.ಆರ್‌.662 ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಸಸ್ಯತೋಟ. 


ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ 
ಫೀಲ್ಡ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಕೆ.ಎಂ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ, ನಂ.58, ಫೀಲ್ಡ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಕೆ.ಎಂ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560 025 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸೈಕಪುಇ/ ಸೈಅಗ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ! 05, ದಿನಾಂಕ:27ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
ವಿಷಯ: ಫೀಲ್ಡ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಕೆ.ಎಂ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನವೀನಿಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, ಫೀಲ್ಡ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಕೆ.ಎಂ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನದ ನವೀನಿಕರಣಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮೊಹರ್‌ ಬಂದ್‌ ಲಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಐಟಂ ವಾರು ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:25.11.2006ರ ಒಳಗಾಗಿ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ 
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ವಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷಗಳು. 
































ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 

1. ಏಸಿಯನ್‌/ ಸ್ನೊಸೆಂ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು. (ಪ್ರತಿ ಚದರು 
ಅಡಿಗೆ) 

2. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಇಮರ್ಸನ್‌ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು. (ಪ್ರತಿ ಚದರು ಅಡಿಗೆ) 

3. ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ ಪಾರ್ಟೆೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಪ್ರತಿ ಚದರು ಅಡಿಗೆ) 

4. ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಾವರಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವುದು. (ಪ್ರತಿ ಚದರು ಅಡಿಗೆ) 

೨; ರಿವೈರಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು 
ಜೋಡಿಸುವುದು. (ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು) 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 


1. ಮರಳಿಸಬಹುದಾದ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,000/- ಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು 
ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹುಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
2. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು 
ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
3. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.15 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ! ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
4. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. 
5. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಪಿ.ಆರ್‌.663 ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


೧೩೩೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ನಂ.4 ಬಿ.ಆರ್‌.ಎಲ್‌.ಬಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗ, ಭದ್ರಾವತಿ 
ಟೆಂಡರ್‌ ತಿದ್ದುಪಡಿ 
ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ 
(ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ಪದ್ಧತಿ) 

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಡಿನ್‌-4 ಪಿ.ಬಿ.-4 ತುಂಗಾ ಸೇತುವೆ! ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ! 2006-07/ 2734 14, ದಿನಾಂಕ:26ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 

ವಿಷಯ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯ ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಉಲ್ಲೇಖ: ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಡಿಎನ್‌-4 ಪಿ.ಬಿ. -4 ತುಂಗಾ ಸೇತುವೆ! ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 2006-07/ 

2337/ 13, ದಿನಾಂಕ:14.09.2006. 

ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಪದ್ಧತಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು 
ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
1. | ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ: : 15.11.2006 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 
2. | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ | : 16.11.2006 ರ ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಯ ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 
3. | ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕ: : 22.11.2006 ರಿಂದ 23.11.2006 ಸಂಜೆ 5.30 
ಗಂಟೆವರೆಗೆ 
4. | ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: | 27.11.2006 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 
(ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡು ಎರಡು ಸೇರಿ) 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: : 28.11.2006 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ 
6. | ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: : 11.12.2006 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಇ.ಎಂ.ಡಿ.ಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ (ಕವರ್‌ 1) ಪ್ರಿಕ್ವಾಲಿಪಿಕೇಶನ್‌ 

ಕೈಟೀರಿಯಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 

ಉಳಿದ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 



































ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ಮಂಜಪ್ಪ 
ಪಿ.ಆರ್‌.664 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, 
ನಂ.4 ಬಿ.ಆರ್‌.ಎಲ್‌.ಬಿ.ಸಿ. ವಿಭಾಗ, ಭದ್ರಾವತಿ. 


ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊರವಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 059 
ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಹೊಮು.1103/ 06-07, ದಿನಾಂಕ:21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
ವಿಷಯ: ಅನುಪಯುಕ್ತ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ 
ಉಲ್ಲೇಖ: ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 260/ 06-07, ದಿನಾಂಕ:15/20.06.2006. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ 
ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊರವಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯಕ್ಕೆ 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾದ ಮುರಿದ! ಅನುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿ! ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅನುಪಯುಕ್ತಗೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 
“ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗಿವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ” ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು “ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು” ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನಿಗದಿತ 
ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:29.11.2006ರಂದು 4.00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊರವಲಯ 
ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ “ಅನುಪಯುಕ್ತ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ” ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು. ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30.11.2006 ರಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು 
ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ 
ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30.11.2006ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ 
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:29.11.2006ರೊಳಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಿರುವ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು 
1. | ಮುರಿದ! ಅನುಪಯುಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಮರದ ಅಲೈೆರಾ, ರ್ಯಾಕ್ಸ್‌, ಕುರ್ಚಿ, ಟೇಬಲ್ಲು, ಇತ್ಯಾದಿ ಮರದ | ಒಂದು ಲಾಟು 
ವಸ್ತುಗಳು. 
2. | ಮುರಿದ! ಅನುಪಯುಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ/ ಸ್ಟೀಲ್‌ಅಲೈೆರಾ, ರ್ಯಾಕ್ಸ್‌, ಕುರ್ಚಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಬ್ಬಿಣ/ ಸ್ಟೀಲ್‌ | ಒಂದು ಲಾಟು 
ವಸ್ತುಗಳು. 







































































ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೩೩ 

3. | ಎಸ್‌ ಟೈಪ್‌ ಮುರಿದ/ ಅನುಪಯುಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಒಂದು ಲಾಟು 

4. | ಖಾಲಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಡಬ್ಬಗಳು ಒಂದು ಲಾಟು 
5. | ಖಾಲಿ ಇಂಕ್‌ ಡಬ್ಬಗಳು (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ತಗಡು) ಒಂದು ಲಾಟು 
6. | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಒಂದು ಲಾಟು 
7. | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರಬ್ಬರ ಬ್ಲಾಂಕೇಟ್‌ ಶೀಟುಗಳು ಒಂದು ಲಾಟು 
8. | ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಟ್ಯೂಬ್‌ ಲೈಟುಗಳು ಒಂದು ಲಾಟು 
9. | ಖಾಲಿ ಆಯಿಲ್‌ ಡ್ರಮ್‌ಗಳು 28 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 
10. | ಮುರಿದ ಮರದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಕೂಟಿವ್‌ ಟೇಬಲ್‌ ಸಟ್‌ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 
11. | ಕ್ಯಾಷ್‌ ಚೆಸ್ಟ್‌ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 
12. | ಪಿಜನ್‌ ಹೋಲ್‌ ಲಾಕಲ್‌ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್‌ ಹದಿನೇಳು ಸಂಖ್ಯೆ 
ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

1. ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯ ಬಾಬ್ದುನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ 
ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾದ ರೂ.10,000/-ದ (ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) 
ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು. ಡಿ.ಡಿ. ಲಗತ್ತಿಸದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

2. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ರೂ.10,000- (ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ನಗದಾಗಿ ಜಂಟಿ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 

3. ಟೆಂಡರ್‌ ಹಾಕಿರುವವರು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ದಾಖಲಾತಿ ತೋರಿಸಿ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 

4, ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಂಗಳಿಗೂ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

5. ದಿನಾಂಕ:30.11.2006ರಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಡ್‌/ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ 
ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆಖೈರು ಬಿಡ್‌/ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊಬಲಗು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

6. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್‌/ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಠೇವಣಿ ಮೊಬಲಗು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಡ್‌/ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತದ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಮೊಬಲಗು 
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಟೆಂಡರ್‌ ಹರಾಜನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಈ 
ಕಛೇರಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 10 ದಿನದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು! ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಈ 
ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

7. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್‌/ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಹಣ! ಡಿಡಿ ಯನ್ನು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ 
ಅವರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಿದ ತರುವಾಯ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

8. ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ದರದ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸವಾಲಿನ ಹಣದ 
ಜೊತೆಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

9. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಪೀಣ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ 
ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಈ 
ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

10. ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಬಿಡ್‌/ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಇರುವ 
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು. 
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊರವಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 059 
ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆ 
ಮಾನ್ಕರೆ, 


ಸ್ರ 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಹೋಮು 1103/ 2006-07 ದಿನಾಂಕ:21.10.2006ದ ಪ್ರಕಾರ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ನಾವು 


ಅನುಪಯುಕ್ತ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ 
ಠೇವಣಿ ಬಾಬ್ತು ರೂ.10,000/- (ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ) ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 





ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ 


ವಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರಾ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ 





1. 


ಮುರಿದ! ಅನುಪಯುಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಮರದ ಅಲೈೆರಾ, ಒಂದು ಲಾಟು 
ರ್ಯಾಕ್ಸ್‌, ಕುರ್ಚಿ, ಟೇಬಲ್ಲು, ಇತ್ಯಾದಿ ಮರದ ವಸ್ತುಗಳು 


ಕ್ರ? 








ಮುರಿದ! ಅನುಪಯುಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ/ ಸ್ಟೀಲ್‌ಅಲೆರಾ, | ಒಂದು ಲಾಟು 
ರ್ಯಾಕ್ಸ್‌, ಕುರ್ಚಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಬ್ಬಿಣ/ ಸ್ಟೀಲ್‌ ವಸ್ತುಗಳು. 


ಕ್ರ? 




















೧೩೩೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 



























































ಕ್ರಮ ವಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರಾ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ 
3 ಎಸ್‌ ಟೈಪ್‌ ಮುರಿದ! ಅನುಪಯುಕ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಕುರ್ಚಿಗಳು | ಒಂದು ಲಾಟು 
4 ಖಾಲಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಡಬ್ಬಗಳು ಒಂದು ಲಾಟು 
5 ಖಾಲಿ ಇಂಕ್‌ ಡಬ್ಬಗಳು (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ತಗಡು) ಒಂದು ಲಾಟು 
6. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಒಂದು ಲಾಟು 
7 ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರಬ್ಬರ ಬ್ಲಾಂಕೇಟ್‌ ಶೀಟುಗಳು ಒಂದು ಲಾಟು 
8 ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಟ್ಯೂಬ್‌ ಲೈಟುಗಳು ಒಂದು ಲಾಟು 
9. | ಖಾಲಿ ಆಯಿಲ್‌ ಡ್ರಮ್‌ಗಳು 28 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 
10. | ಮುರಿದ ಮರದ ಎಕ್ಷಿಕ್ಕೂಟಿವ್‌ ಟೇಬಲ್‌ ಸಟ್‌ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 
11. | ಕ್ಯಾಷ್‌ ಚೆಸ್ಟ್‌ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 
12. | ಪಿಜನ್‌ ಹೋಲ್‌ ಲಾಕಲ್‌ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್‌ ಹದಿನೇಳು ಸಂಖ್ಯೆ 
ಪಿ.ಆರ್‌.666 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು. 


ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊರವಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 059 
ಮರು-ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಹೊಮು:ಸಾಉ: 1142 06-07, ದಿನಾಂಕ:3ನೇ ನವೆಂಬರ್‌, 2006 

ವಿಷಯ: ಪ್ಲಾನೆಟಾ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದ ರಿಪೇರಿ ಬಗ್ಗೆ. 

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿ 2042/ 06-07, ದಿನಾಂಕ:18/20.09.2006. 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊರವಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ಲಾನೆಟಾ ಮುದ್ರಣ 
ಯಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 5ಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೆ ತರಲು ನೊಂದಾಯಿತ, ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 
ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಾಂಕ:23.11.2006 ರಂದು 4.00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಜಂಟಿ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊರವಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಲಕೋಟೆಯ 
ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ಲಾನೆಟಾ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು. ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ:24.11.2006 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:23.11.2006 ಒಳಗೆ 
ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 

1. ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಟೆಂಡರ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. 

2. ಯಂತ್ರದ ರಿಪೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿಯ ಬಾಬ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ದರಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಬೇಕು. 

3. ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ 
ಪತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. 

.. ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ನುರಿತ ಯಂತ್ರಜ್ಞರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು. 

5. ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

6. ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯ ಬಾಬ್ತು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ 
ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾದ ರೂ.10,000 (ಹತ್ತು ಸಾವಿರ) ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು. 
ಡಿ.ಡಿ. ಲಗತ್ತಿಸದ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

7. ದರಗಳನ್ನು ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಟೆಂಡರ್‌ ದಾರರು ರೂ.200-00 ರ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು 
ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರವಾಗಿ. 


OFFICE OF THE JOINT DIRECTOR, GOVT. SUB-URBAN PRESS, MYSORE ROAD, 
BANGALORE-560059 
RE-TENDER Notification No.GSP 1142, 06-07, Dated: 3rd, November, 2006 

Sub: Regarding Repair of Planeta Printing Machine. 

Ref: H.O. Letter No. p.2042/ 06-07, Dated:18/20.09.2006. 

Sealed Tenders in the Prescribed Format invited from registered and Experienced Technicians & 
also institutions to repair the Planeta printing Machine No.5 at the Office of the Joint Director, Govt. 
Suburban Press, Mysore Road, Bangalore, So as to reach this office on or before 23.11.2006 At 4.00 
P.M. TENDER FOR REPAIR OF PLANETA PRINTING MACHINE, No.5 Must be prescribed on the 
envelope of the Tender, The sealed Tenders will be opened on 24.11.2006 at 11.30 A.M. in the presence 
of the Tenderers & the tender opening authority at this office. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೩೫ 





Tender formats will be issued in this office during office hours as on working days up to 


23.11.2006. 
TERMS AND CONDITIONS: 
1. Tenders should be submited only after verification of the Machine. 
2. Rates should be specifically Mentioned both for spare parts required & Repair of the Machine. 
3. Tenderer should enclose the experience Certificate if any along with the tender for having 
repaired the heavy Machines previousely at Govt. owned or private institutions. 
4. Tenderer should enclose the list of Technicians they have. 
5. The right to accept or reject any Tender without assigning any reasons shall vest with the Head of 
Dept. & the Director is the final authority in case of any disputes arised. 
6. The Tender should accompany a Bank DD for Rs.10,000/- EMD (Rupees Ten Thousand only) 
drawn in favour of Director, Govt. Central press, Bangalore. 
7. Successful Tenderer should enter to an agreement with this office regarding Rates, Terms & 


conditions for the repair of above Machine on stamp paper of Rs.200/- 
FOR JOINT DIRECTOR. 


ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೊರವಲಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 059 


ಮಾನ್ಯರೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆ! TENDER FORMAT 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಹೋಮು 1142 2006-07 ದಿನಾಂಕ:03.11.2006ರ ಪ್ರಕಾರ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ನಾವು 


ಪ್ಲಾನೆಟಾ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ! ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು 
ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಬಾಬ್ತು ರೂ.10,000/- (ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ) ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 


Sir, 


In response to your Notification No.GSP 1142/ 06-07, Dated:03.11.2006. We hereby submit the 


lowest Tender for repair of Planeta Printing Machine No.5 by servicing! reconditioning of spares as per 
your terms & conditions D.D. for Rs.10,000/- (Rupees Ten thousand only) is enclosed herewith towards 













































































EMD. 
51, Particulars Quantity | Lowest rate | Remarks 
No. Quoted 
A. | Servicing/ Reconditioning 
a) | Releasing of Jam between Blanket & impression 
cylinder 
b) | Eccentric Bushes one set 
c) | Side lay one set 
d) | Front lay one unit 
e) | Joggers one set 
f) | Swingun unit stopper one No. 
g) | Additional spare partes if required after dismantling the 
Machine. 
B. | Machanical spares to be supplied 
a) | Bevel gear one set 
b) | Worm gear one No. 
c) | Water Tray one No. 
C. | Electrical parts to be serviced/ Supplied 
a) | Main Motor repair one No. 
b) | Relays (various voltagas) 52 Nos. 
c) | Contractors, 400 W, 507 220 V, 25/16A 3 Nos 
d) | Additional spares if required after dismantling the 
Machine 
TERMS AND CONDITIONES 
1. Separate Tender should be given for Mechanical & Electrical spares. 
a. Repair of the Machine & servicing supplying of Mechanical spare parts and 
b. Servicing/ supplying of Electrical spare parts as listed above. 
2. Rates should be quoted including! excluding duties, taxes & other levies wherever applicable. 


೧೩೩೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





3. Corrections if any should be made by crossing out, initial! lying, dating & rewriting. 

Non-returnable samples should accompany the Tender if possible. 

5. The Tender shall be remain valied for a period not less than 90 days from the date of opening the 
tender. 

6. The Director reserves the right to increase or decrease the quantities of the items listed. 

Normal commercial warranty should be given to the parts to be supplied. 

8. Rates for supply of partial quantity of an items is not acceptable. 


ಘಾ 


ಸಮಿ 


For Joint Director, 
PR-673 Govt. suburban press, 
Bangalore-59. 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 14/2006-07 
(ಎರಡು ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ) 
ಸಂ:ಕಾಇಂ/ ವಿವಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು! ಬೆಂ/ ಸಇ-1/ 2006-07/ 2643, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
ಮೊಹರಾದ ಐಟಂವಾರು ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಾಣಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2000ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು (1) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ (2) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಬಿಡ್‌ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ, ಈ ಎರಡು ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೊಹರು ಮಾಡಬೇಕು. 
ಈ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಬರೆದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
1. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 3.112006 ವೇಳೆ 5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 
2. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 8.11.06 ವೇಳೆ:5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. 
3. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 13.11.2006 ವೇಳೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. 
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದಿ:13.11.2006 ವೇಳೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ-65 ಮತ್ತು 66 ಕೆಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕೋಡ್‌ ಭಾಗ-2 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ-2000ರ ನಿಯಮಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
1. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ:ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ದಿ:13.11.2006 ವೇಳೆ 4.30 ಅಥವಾ ನಂತರ ತಿಳಿಸುವ ಇನ್ನಾವುದೇ ದಿನಾಂಕ 
ಮತ್ತು ವೇಳೆ. 
2. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು 
ವೇಳೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 





















































ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ | ಇ.ಎಂ.ಡಿ. | ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಹ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಸಂ. ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸದ|ಮೊತ್ತ ರೂ. | ಬೆಲೆ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ | ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ | ದರ್ಜೆಯ ಕರೆಯ 
ಮೊತ್ತ ಲಕ್ಷ | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ಹಿಂದಿರುಗಿಸ ಕಾಲಾವಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು | ಸಂಖ್ಯೆ 
ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) (ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 84.00 0.84 15,000/- 9 ತಿಂಗಳು 1ನೇ ದರ್ಜೆ | 1ನೇ ಕರೆ 
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಗೃಹ ಪರಪ್ಪನ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿ 
ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ 
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಟ್ಟಡದ (ಹಿಂದಿನ 
ಬ್ಲಾಕ್‌) ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸದ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಳಕಂಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕ್ರ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿವರ ಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪುರಾವೆಗಳು 
ಸಂ. ಸಂ. 
1. | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್‌ 2 ಇನ್ಹಾಯ್ಸ್‌ ಬಿಲ್‌ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ ಸೇಲ್‌ ಡೀಡ್‌ 
2. | ವೈಬ್ರೇಟರ್‌ಗಳು 4 (ಇನ್ಹಾಯ್ಸ್‌ ಬಿಲ್‌ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ) 
3. ಸೆಚಿಟ್ರಿಂಗ್‌ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಣಿ 




















ಭಾಗ - 


೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೩೭ 





1. 


೬೦ 0 Xx A 


11. 


ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಿಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ 
ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಟೆಂಡರ್‌ ಗಿಟ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಕನಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾ-50 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ 
ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ-50 ರಷ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ದೃಢೀಕರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಂದ/ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆರ್ಥಿಕ 
ವರ್ಷವಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಡಿಡಿ ಅಥವಾ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ನೊಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತೀರುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣ 
ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ [ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಎಫ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌., ಡಿ.ಡಿ., ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಸಿ. (ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪುಡ್ಹ್‌ ಮಾಡಬೇಕು) ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್‌ ಚೆಕ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಟರಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗಿಂತ 
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಜಾಯಿಂಟ್‌ ವೆಂಚರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪಾಲುದಾರರು:ಸದಸ್ಕರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೆಂಡರು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್‌ ವೆಂಚರ್‌ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್‌ ವೆಂಚರ್‌ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌-ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಐಟಂವಾರು ದರಗಳನ್ನು ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 
ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವವರ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌/ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಲೈನ್‌ ಆಫ್‌ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ 
ನಮೂನೆ-ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ನೊಂದಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಾದ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 
ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕು. 

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 


. 634 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ 
ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌.ಸಿ.ಕೆ.:ಕಭ: ಡಿ.ಆರ್‌.-ಆರ್‌.ಇ.ಸಿ.: 2006-07, ದಿನಾಂಕ:25ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ “ಶ್ಟೀವಾರ್ಡ್‌” ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ-ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ) 
ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ: 13: ಎಸ್‌.ಬಿ.ಸಿ.: 2001, ದಿನಾಂಕ:21.11.2001. 
ನವದೆಹಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ “ಸೀವಾರ್ಡ್‌'' ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ- ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ) 


ಸು 


ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು 
ಮಾತನಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮುದ್ರಣ ಮಳಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಹಾಗೂ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಉಪ ನಿವಾಸಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಉಪನಿವಾಸಿ 
ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ (ಕಾವೇರಿ), ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, 10, ಕೌಟಿಲ್ಯ ಮಾರ್ಗ, ಚಾಣಕ್ಕಪುರಿ, ನವದೆಹಲಿ-21 ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದ್ವಿ-ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸ್ವಂತ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ದ್ವಿ-ಪ್ರತಿ 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಉಪನಿವಾಸಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಉಪನಿವಾಸಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕಭವನ (ಕಾವೇರಿ), ಆಡಳೀತ ವಿಭಾಗ, 10, ಕೌಟಿಲ್ಯ 
ಮಾರ್ಗ, ಚಾಣಕ್ಕಪುರಿ, ನವದೆಹಲಿ-21 ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ “ಸ್ಟೀವಾರ್ಡ್‌” ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ 


(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ- ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು 


ಕ್ಷ 


ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು : ಸ್ಟೀವಾರ್ಡ್‌ 
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : ರೂ.3850-100-4450-125-5700-150-7050 
ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : ಒಂದು 


ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ 


೧೩೩೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





1) ಯಾವುದೇ ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 

2) ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತ ಹೊಂದಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೇಟರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಹೌಸ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. 
ಕೇಟರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಹೌಸ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಕನಿಷ್ಟ 18 ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಟ 40 ವರ್ಷ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್‌ ಪೋರ್ಟ್‌ ಸೈಜಿನ ಎರಡು ಭಾವ ಚಿತ್ರ: ಅಂಕಪಟ್ಟಿ: 
ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ: ಅನುಭವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಇತರ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ 90 ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಬಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 
ದೆಹಲಿಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ದೈಹಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
ಸೂಚನೆಗಳು: 

1. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
2. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 
ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
ಹುದ್ದೆಯ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ದೆಹಲಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಭತ್ಯೆಯಾಗಿ ರೂ.2,000/- ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ರೂ.1,000/- ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ/ ಪ್ರತಿ ನಿಯೋಜನೆಗೆ 
ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
9. ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 


೦೦ XA ಲಾ ಊ & ಟು 


ನಿವಾಸಿ ಆಯುಕ್ತರು, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 668 ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ. 


ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರ ಕಛೇರಿ 


ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ8. ಹುಣಸೇ ಫಸಲು/ ಇತರೆ/ ಸಿಆರ್‌-5/ 2006-07, ದಿನಾಂಕ:25ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 

ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:15.11.2006 ರಂದು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹುಣಸೇ ಫಸಲನ್ನು 
ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಾಗಲೀ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ 
2006-07ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:30.06.2007 ರವರೆಗೆ ಫಸಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರು ಈ 
ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಕಂಡ 
ದಿನಾಂಕದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 

ದಿನಾಂಕ:15.11.2006 ರಂದು ನಡೆಸುವ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮರು ಹರಾಜನ್ನು ದಿನಾಂಕ:22.11.2006 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮರು ಹರಾಜಿಗಾಗಿ 
ಪುನಃ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


























ಅರಣ್ಯ ವಲಯ | ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಯೂನಿಟ್‌ ಕಿ.ಮೀ. ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಹರಾಜು 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು 
ವಿವರ ಹಳೆಯ | ಹೊಸ ಸಳ ವೇಳೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಖ್ಯೆ 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣು| ಚಳ್ಳಕೆರೆ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 33 1ಎ | 287 ರಿಂದ 292 ಉಪ ಅರಣ್ಯ ದಿನಾಂಕ: 15.11.2006 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಸ್ತೆ. ರವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ | ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ 
34 1ಬಿ | 292 ರಿಂದ 297 ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 
ರವರೆಗೆ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. | ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದೇ 
35 1 | 297 ರಿಂದ 302 ದಿನ 3.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 
ರವರೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು 
36 18 | 302 ರಿಂದ 317 ಮಾಡಲಾಗುವುದು, 
ರವರೆಗೆ 
37 1 | 317 ರಿಂದ 348.80 
ರವರೆಗೆ 
































ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೩೯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 1 2ಎ 0.00 ರಿಂದ 6.40 ಉಪ ಅರಣ್ಯ ದಿನಾಂಕ: 15.11.2006 
ಭದ್ರಾವತಿ ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ | ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ 
ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣು | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕುಮುಟ 31 2ಡಿ | 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 
ಕಡಮಡಗಿ ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. | ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದೇ 
ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣು | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 32 12% [8.00ರಿಂದ 14.40 ದಿನ 3.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು 
gm | #2 ಾಕಡರ್ಗ ೯ RR 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಫ್‌ | ರವರೆಗೆ 
ಕುಂಚಿಗನಾಳ್‌ 
ರಸ್ತೆ 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌. 39 2ಜಿ | 197ರಿಂದ 200 
ಟಿ. ಸಿ. ಬಸ್‌ ರವರೆಗೆ 
ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 
ಬೈಪಾಸ್‌ ತನಕ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 40 2 0.00 ರಿಂದ 40.00 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೆಚ್‌ | ರವರೆಗೆ 
ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.13 
ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣು ಹಿರಿಯೂರು | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 12 3ಎ | 163 ರಿಂದ 168 
ಬೀದರ್‌ ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ 
13 3ಬಿ | 168 ರಿಂದ 173 
ರವರೆಗೆ 
14 3A | 173ರಿಂದ 178 
ರವರೆಗೆ 
ಹಿರಿಯೂರು 28 3ಜಿ. | 0.00 ರಿಂದ 35.60 
ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ 
ಹಿರಿಯೂರು- 29 3 0.00 ರಿಂದ 22.00 
ಮಾರಿಕಣಿವೆ ಹೆಚ್‌ | ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ 
ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 4 4ಎ | 18ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ 
ಭದ್ರಾವತಿ ರಸ್ತೆ 5 4ಬಿ | 20 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ 
6 4A | 24ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ 
7 4ಡಿ |28 ರಿಂದ 32 ರವರೆಗೆ 
8 4ಇ |32ರಿಂದ 36 ರವರೆಗೆ 
ಹುಳಿಯಾರ್‌- 11 4 56 ರಿಂದ 71.00 
ಆನಗೋಡು ಹೆಚ್‌ | ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ 
ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣು ಹೊಸದುರ್ಗ | ಹುಳಿಯಾರ್‌- 20 5ಎ 19.80 ರಿಂದ 23 
ಆನಗೋಡು ರವರೆಗೆ 
ಪ್ರಾಂತೀಯ 21 5ಬಿ | 23 ರಿಂದ 39 ರವರೆಗೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ 22 53 39 ರಂದ 56 ರವರೆಗೆ 
ತರೀಕೆರೆ 23 5ಡಿ | 33.40 ರಿಂದ 49.40 
ಹೊಸದುರ್ಗ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ 24 5ಇ |50ರಿಂದ77 ರವರೆಗೆ 
ಆಗಲಕೆರೆ- 25 5 0.00 ರಿಂದ 32.20 
ಮತ್ತೋಡು- ಎಫ್‌ | ರವರೆಗೆ 
ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಲದ 
ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 
ಶಿವಗಂಗ- 26 5ಜಿ | 16 ರಿಂದ 32 ರವರೆಗೆ 
ಜಾನಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಹಿರಿಯೂರು- 27 5 32.00 ರಿಂದ 37.20 
ಹುಳಿಯಾರು ಹೆಚ್‌ 
ರಸ್ತೆ 
































೧೩೪೦ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ಷರತ್ತುಗಳು: 


1. 


10. 


ಆಸಕ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ರೂ.200.00 ಮತ್ತು ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:15.11.2006ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು 
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಫಾರಂನ ಮೇಲೆ ರೂ.2.00 ಗಳ ಕೋರ್ಟ್‌ ಫೀ ಸ್ಟಾಂಪ್‌ನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫಾರಂ ಜೊತೆ 
ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. 
ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ರೂ.2000.00/- ಗಳನ್ನು ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಫಾರಂ ಜೊತೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. 
2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ 
ಹರಾಜಿನ ಮುನ್ನಾ ದಿನದ ಒಳಗೆ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಹಿಂದಿನ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹಣ ಕಟ್ಟದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು, ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಥವಾ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಮಾರಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಯೂನಿಟ್‌ನ ಮೊತ್ತದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು 
ಮತ್ತು ಹರಾಜಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ತೆರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8ರಷ್ಟು, ವ್ಯಾಟ್‌ ಶೇಕಡಾ 4ರಷ್ಟು, (ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ 
ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 2.5ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್‌ಛಾರ್ಜ್‌ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, 
ಸರ್‌ಛಾರ್ಜ್‌ ಮೊತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೆಸ್‌ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು 
ಹರಾಜಿನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಿರೀಕರಣ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸಿ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ 
ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹರಾಜಿನ ದಿನದಂದು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದ 
ಯೂನಿಟ್‌ನ ಹುಣಸೇ ಫಸಲನ್ನು ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
ಹರಾಜಿನ ಸಂಬಂಧ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಏನಾದರೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದ ಪೂರ್ಣ ಬಾಬುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ 
ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಟೆಂಡರ್‌ ಹಾಕದೇ ಕೇವಲ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ರೂ.2000- ಗಳ ಇ.ಎಂ.ಡಿ.ಯನ್ನು 
ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 
ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಹರಾಜು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 
ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಬ್ಲಾಕ್‌ ಲೀಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ, ದಿವಾಳಿಯಾದ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾದ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಹರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ 
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ 
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 


ಪಿ.ಆರ್‌. 669 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. 


ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ2. ಬಿಯುಡಿ.ಜಿ.ಐ.ಪ್ಲೇಟ್‌, ಟೆಂಡರ್‌. ಸಿ.ಆರ್‌. 9/ 2006-07, ದಿನಾಂಕ:25ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
2006-07ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊರೆದ ಜಿ.ಐ. ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಹರಾದ ಮರು 


ಟೆಂಡರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜಿ.ಐ. ಪ್ಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ 
ಕಛೇರಿಯ ವಿವರವಾದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವವರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ದಿನಾಂಕ:27.11.2006ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. 





ಯೂನಿಟ್‌ ವಿವರ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಟೆಂಡರ್‌ 
ನಂ. (ಅಂದಾಜು) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 








ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 106 ಕಿ.ಮೀ. ಬ್ಲಾಕ್‌ | 124 (02 | 848 ಸಂಖ್ಯೆ 1400 26950.00 
ಮತ್ತು ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬರುವ ಗೇಜ್‌) 
ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಜಿ.ಐ. 
ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ವಲಯ 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ ವನಪಾಲಕರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ) 




















ಷರತ್ತುಗಳು: 


1. 


ಮೊಹರಾದ ಮರು ಟೆಂಡರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:27.11.2006ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹಾಜರು ಇರುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ 
ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೪೧ 





2. 


ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛೆವುಳ್ಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ರೂ.30.00 ಮತ್ತು ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ 
2006-07ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 27.11.2006 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ನಿಗದಿತ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಸಲು ಒಂದು ಮಜ್ದೂರ್‌ ಕೂಲಿ 
ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. 
ನಿಗದಿತ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಶುಲ್ಕ ರೂ.10.00 ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:27.11.2006ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ 31.03.2007ರವರೆಗೆ. 
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಾಯಶಃ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಕಾಸ ಆಗಬಹುದು. 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 


. 670 ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 


ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ2. ಬಿಯುಡಿ.ಕಲ್ಲುಕಂಬ. ಟೆಂಡರ್‌. ಸಿ.ಆರ್‌. 10/ 2006-07, ದಿನಾಂಕ:25ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
ವಿಷಯ: 2006-07ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜಣಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸೀಮಾರೇಖೆ 
ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆಡಲು ಬೇಕಾದ ಕಲ್ಲುಕಂಬ ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ನೆಡಲು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ಗುಪ್ಪೆಗಳನ್ನು (ಕೈರಾನ್ಸ್‌) 
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕುರಿತು. 
ಸಾಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಫ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸೀಮಾರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 


ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸುಟ್ಟ (ಸಿಂಗಲ್‌ ಲೈನ್‌ ಡ್ರೆಸ್ಟ್‌ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಕಲ್ಲು) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ 145 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎತ್ತರ, 20 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಗಲ ಹಾಗೂ 15 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ವರ್ತುಲಾಕಾರದ ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ 60 ಸೆಂ.ಮೀ. 20 ಸೆಂ.ಮೀ. 25 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಳತೆಯ 
ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ, ಸದರಿ ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ನೆಡಲು 


ಹಾಗೂ ಸೀ 


ಮಾ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಷೆಡ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಅಳತೆಯ ಕೈರಾನುಗಳನ್ನು (ಕಲ್ಲುಗುಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾದ ಹಾಗೂ ಮೊಹರಾದ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 


ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ 


... ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:27.11.2006ರ ಅಪರಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅರಣ್ಯ 


ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 
ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 











ಯೂನಿಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಆರ್‌.ಎಫ್‌. ಕಲ್ಲು | ಕಲ್ಲುಗುಪ್ಪೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಇ.ಎಂ.ಡಿ. 
ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 
(ಅಂದಾಜು) (ಅಂದಾಜು) ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 
1 2 3 4 5 6 
1. ಸಾಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ 2568 ಸಂಖ್ಯೆ ಷ್‌ 582936.00 30000.00 


ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜಜಿ ಮಾಡಿದ ಸೀಮಾರೇಖೆ | (14581110) 
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 145 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎತ್ತರ, 20 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ಅಗಲ ಹಾಗೂ 15 ಸೆಂ.ಮೀ. ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ 
ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತುಲಾಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ 
ಸುಟ್ಟ ಸಿಂಗಲ್‌ ಲೈನ್‌ ಡ್ರೆಸ್‌ ಮಾಡಿದ 








ಕಲ್ಲುಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋನ್‌ ಕ್ವಾರಿಗಳಿಂದ 
ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
2. | ಸಾಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ | 2568 ಸಂಖ್ಯೆ - 321000.00 | 16000.00 


ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜಣಿ ಮಾಡಿದ ಸೀಮಾರೇಖೆ | (1458+1110) 
ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ 
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಡಿ ಲೈನಿನ ನೆಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 
ಮಾಡಿ 60 ಸೆಂ.ಮೀ. 20 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು 25 
ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಳತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ ಕಲ್ಲು 
ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ 5 ಮಿ.ಮೀ. ಆಳವಾಗಿ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು (ಆರ್‌.ಎಫ್‌) ಬಾಣದ 
ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು 
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪೆಯಿಂಟ್‌ ಮಾಡಿ 
ನೆಟ್ಟು ಕೊಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ (ವರ್ಷ, ಬಾಣದ ಗುರುತು 
ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.). 




















೧೩೪೨ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 








2 3 4 5 6 








ಸಾಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ 856 ಸಂಖ್ಯೆ 218280.00 11000.00 
ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜಣಿ ಮಾಡಿದ ಸೀಮಾರೇಖೆ (486-370) 
ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಮತ್ತು ವಲಯ 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 
ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದದ 60 ಸೆಂ.ಮೀ. ಸುತ್ತಳತೆಯ 
ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ 
30 ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಳ ಅಗಿದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದ ಕಾಡು 
ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಈ ಕಂಬದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂದರೆ 
ಕಂಬದಿಂದ 1 ಮೀಟರ್‌ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲು 
ಕಾಡುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ 140 
ಮೀಟರ್‌ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮುಂಡ 
ವೃತ್ತಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದು 
ಮಧ್ಯದಿಂದ 30 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಗಲ ಇರಬೇಕು. (60 
ಸೆಂ.ಮೀ. ಡಯ) ಈ ಕಲ್ಪುಗುಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ 30 
ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಬೇಕು. 
ಈ ದಿಮ್ಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆರ್‌.ಎಫ್‌. ಎಂಬ 
ಅಕ್ಷರಗಳು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಣದ 
ಗುರುತನ್ನು 1 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಳತೆ ಕೆತ್ತಿ, ಹಸಿರು 
ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪೇಯಿಂಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಾಣದ 
ಗುರುತು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ 
ಇರಬೇಕು. 




















ಷರತ್ತುಗಳು: 


1. 


ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೆಡುವ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗುಪ್ಪೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಾಜಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು 
ಯೂನಿಟ್‌ವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ಟೆಂಡರ್‌ ದರವನ್ನು ಸೂಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು. 
ಯಾವುದಾದರೂ ಯೂನಿಟ್ಟನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಡರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಣ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆದು ಮರು ಟೆಂಡರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ 
ಹಾಗೂ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗುಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಹಣ ಲಭ್ಯದ 
ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ತಪಾಸಣೆ ನಂತರ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27.11.2006ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರವರೆಗೆ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆ 
ಬೆಲೆ ರೂ.10.00 ಮತ್ತಿತರ ತೆರಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಕೆಳಸಹಿದಾರರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಮಂಜೂರಾತಿ ತಿಳಿಸಿದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಜಮಾದೊಂದಿಗೆ ಕರಾರುನಾಮೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
2006-07ನೇ ಸಾಲಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ 
ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ದಿನಾಂಕ:27.11.2006ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ನಿಗದಿತ 
ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು 4 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರುದಿನ ಹಾಜರಿದ್ದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಕ್ಸಮ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ( ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ) 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ:31.03.2007 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಇನ್ನಿತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಂದು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 


ಪಿ.ಆರ್‌. 671 ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೋಜಣಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 


BEFORE THE HON'BLE COURT OF ADDL. CITY CIVIL JUDGE AT BANGALORE (CCH ೫೦.11) 


P & SC No 47/2004 


Between: 


1. 
2. 
3. 


Smt. B.K. Jayashree Major, W/o Late G. Vijayakumar. 
V. Hemanth Major, 5/0 Late G. Vijayakumar. 
V. Yeshike, Minor, D/o Late Vljayakumar, 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೪೩ 





4. '/. Ashika D/o Late G. Vijayakumar, Minor 
petitioners 3&4 are minors and represented by their natural guardian 
and mother, the first petitioner smt. B.K. Jayashree 
All the petitioners are residing at No. 705, 42 nd Cross, Ill Block, 
Rajajinagar, Bangalore-560 010 
All are presently residing at No. 37/2, Krishna Reddy Colony, Domlur 
Layout, Indiranagar, Bangalore. 
And: 
The State Bank of Patiala, 
13th Cross, C.M.H. Road, 
|| Stage, Indiranagar, Bangalore-560 008. 
by its Branch Manager : Respondent 
GAZETTEE NOTIFICATION 
Under Section 372 of the Indian Succession Act 
Whereas, the petitioners above named have applied for Succession Certificate under Section 372 
of the Indian succession Act in respect of scheduleamounts. If any one having objection for the same, 
may appear before the Hon'ble Court on 13.11.2006 at 11. 00 AM in CCH- 11, feiling which the above 
named petitioners will be heard and their prayer will be allowed by granting Succession Certificate to the 
Petitioners in respect of schedule amounts. 
The 1st petitioner is the wife of Late Sri G. Vijayakumar and petitioners 2 to 4 are the children of 
Late Sri G. Vijayakumar who died on 21.3.1999. 
SCHEDULE 
1. S.B. Account having pass Book No. 001273 Account No. 01190007350 having an amount of 
Rs. 8192.85 inthe Respondent's Bank. 
2. A balance of Rs. 91, 334/-as on 24.11.2003 in the F.D. account No. 521716 in the Bank of the 
Respondent. 
(Both the accounts standing in the name of Late Sri G. Vijayakumar) 
Given under my hand and seal of this Hon'ble Court on the 17th day of October, 2006. 
BY ORDER OF THE COURT, 
PD-101 Assistant Register, City Civil Court, Bangalore. 


KARNATAKA STATE BOARD OF WAKFS 
[Constituted by the Government of Karnataka under the Wakf Act, 1995 (CENTRAL Act- 43 of 95)] 
Darul Awkaf, No.6, Cunningham Road, Bangalore-560 052 
NOTIFICATION 
(As per Rule 45(1) of the Karnataka Wakf Rules 1997) 
No. KBW/ MSC/12/ CMR/05-06 Dated:9th August, 2006 
Sub: Salc of immovable property of Muslim Hostel, Chickmagalur. 
Ref: Application No. 3236 dated 25.6.2006 of president, Sahukar Mohd. Hussain Memorial Trust, 
Muslim Hostel, Chickmagalur-1. 
Whereas the president of Sahukar Mohd. 115581೧ Memorial Trust, Muslim Hostel, Chickmagalur, 


Wakf institution has made an application to the Board under Section 51(1) of the Wakf Act 1995, to sale 
Wakf shown in the Schedule below: 


: Petitioners 














SCHEDULE 
Sl. Details of Immovable Location Sy. No. Extenion Boundaries 
No. property Property No. 

1. | Muslim Hostel Belur Road Municipal 80' X 169' | N:Conservancy 
Chickmagalur Chickmagalur | No. 1515-AR E: Temple Road 
Notified at Gazette No, No.951 S:Chickmagalur 
MWB-19 (10) 64 Belur Road 
Dt. 3.10.1964 at W:Remaining 
Sl. No. 112 for Salc. portion of Trust. Land 




















It is hereby notified for the information of any person interested in the Wakf to file objections/ 
suggestions if any, with regard to the above transaction addressed to the Chief Executive Officer, 
Karnataka State Board of Wakfs, Bangalore within 15 (fifteen) days from the date of publication of this 
notification published in official Gazette. 

Chief Executive Offiecr, 
PD-103 Karnataka State Board of Wakfs. 


೧೩೪೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





GULBARGA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY GULBARGA 
TENDER NOTIFICATION 
(Item Rate and Two-Cover System) 
No. GDA/ Tech/ MSK-C/ Complex/ 2006-07, Dated: 3rd October, 2006 
The Urban Development Authority Gulbarga invites Sealed Item Rate tenders in prescribed form 
in duplicate under Two Cover System from the Class-l Contractors Registered in KPWD/ CPWD/ MES/ 
UNION TERRITORY/ ANY STATE GOVERNMENT for the following work. 

















Sl. Name of Work Approximate|E.M.D.| Costof Stipulated Last Date for 
No. amount put | in Tender period of | Receipt of | 1560607 Receipt of | Opening 
to Tender | lakhs | documents | completion | application blank completed of 
(in lakhs) Nonrefunda| (excluding | fromthe Tender Tender 1760001081 
ble) in Rs. | monsoon) | contractor | Documents | Documents Bid 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. | Construction of | 936.00 9.36 | 8,500.00 | 18 Months |4.12.2006 11, 19.12.2006 20.12.20 
Shopping Complex upto 12.12.2006 up to 06 @ 
(including water supply, 5.30 pm up to 4.00 pm 11.00 am 
Sanitary & 5.30 pm 
Electrification) in MSK 
Mill development 
scheme (Sy.No. 110/p 
of Brahampur) 
Gulbarga. 



































The Tenders for the work shall be submitted in Two Sealed covers. First cover shall contain 
Technical Bid and the Second cover shall contain Financial Bid, These two covers shall be sealed and 
kept in another sealed cover duly super scribing the name of the work and shall be addressed to the 
undersigned with the name and full address of the bidder. Financial bids of tenderers those who are 
qualified in Technical Bid only will be opened, Work experience and financial capability and other 
necessary documents obtained from the competent authority should be furnished along with the Tender, 
failing which, such Tenders will be rejected. The completed sealed Tenders will be received by the under 
signed in this office of the Commissioner Urban Development Authority adjacent to Vikas Bhavan, Main 
Road, Gulbarga up to 4.00 P.M. on the date specified for the receipt of Tenders. 

The Tender is invited in accordance with the form PWG-65 & PWG-66 of PWD code and 
Karnataka transparency in Public procurement Act 1999 and Karnataka Transparency in Public 
Procurement Rules 2000 and subsequent amendments there under. 

Application for the issue of blank Tender form along with prescribed cost of Tender documents in 
the form of DD only drawn in favour of Commissioner Urban Development Authority Gulbarga will be 
received on or before the specified date. The cost of Tender form once paid is not returnable, Postal 
correspondence will not be entertained for obtaining documents. 

Conditions: 
|. General: 

1. The applicant should submit his application in person or through his authorised representative 
along with the original contractor registration pass book, Vat NIC, & E.P.F. Certificate. 

2. EMD will have to be credited in the form of Demand Draft only from any of the Nationalised/ 
Scheduled Banks In favour of the Commissioner, Urban Development Authority Gulbarga payable 
at Gulbarga, and enclosed to the technical bid. 

3. The competent authority reserves the right to reject any/ all the Tenders without assigning any 
reason there off duly considering the track record. 

4. Al the materials! equipments required for the building shall be procured and arranged by the 
contractor only. 

5. Tendering by joint ventures will not be considered. 

6. The defect liability period is 3 years from the date of completion. 

7. The terms and conditions regarding the contract and to keep the machineries in good condition 
shall be strictly followed as enclosed. 

8. The validity of EMD shall be for a period of (180) days from the date of opening of Financial Bid 
(1.6. Cover-2). 


ಭಾಗ - 


೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೪೫ 





9. 


10. 


12. 
13. 


14. 


16. 


For any further details! clarifications regarding the work and the terms and conditions of the 
Tender can be obtained from this office during the office hours from the date of Notification. 

If the Contractor quotes the rate below the notified rate, the difference amount shall be deposited 
along with Financial Bid in the form of DD only infavour of the Commissioner Urban Development 
Authority Gulbarga (payable at Gulbarga). Otherwise the Tender will be rejected. 


. The contractor has to complete the form PWG-65 and PWG-66 by filling up all the details duly 


affixing his signature. 

Agencies are not permitted to sublet a part or whole work to any other agency for construction. 
The agency should not have incurred loss during last three years. A certificate should be 
produced from a Chartered Accountant in this regard. 

All documents shall be attested by a District level officer, otherwise the Tender will not be 
considered for evaluation. 


. If any of the dates mentioned above happens to be a general holiday, the next working day will 


hold good. 

The Intending contractor should note that, Court case if any, it shall be the responsibility of the 
contractor to take possession of such land and start the work by consent of the GDA before 
commencement of work at no extra cost to the GDA and no claims whatsoever relating to non- 
availability of land would be entertained. 


Il. Technical Bid: (Cover-1) 


1. 


The contractor should submit the following documents in duplicate duly super scribing on the 
cover as Technical Bid (Cover-). 

Contractor should submit the work Done Certificate as enclosed to the document (a certificate 
issued by the competent authority, not below the rank of Executive Engineer) for having 
completed building work satisfactorily (which includes civil works, water supply and sanitary 
arrangement work and electrical works) of similar nature, costing not less than 60% of the amount 
put to Tender in single agreement in any tow consecutive financial years during last 5 years i.e. 
from 2001-02 to 2005-06. 

The applicant should have a financial turn over of at least to the extent of Rs.5.00 crores every 
year, In any three financial years during the last 5 financial years i.e., from 2001-02 to 2005-06 
(Total Rs.15.00 Crores) A certificate to this effect from a Chartered Accountant to be enclosed. 
Solvency! Line of Credit Certificate issued by any Scheduled/ Nationalised Bank for 50% of the 
amount put to Tender shall be enclosed. 

Certificate towards availability of credit! over draft facilities from any Scheduled/ Nationalised 
Bank for 15% of the amount put to Tender shall be enclosed. 

Detailed of Bio-Data of technical staff with their qualification certificate along with electrical licence 
holder & should produce a letter of acceptance to execute the electrification works of this 
quantum and staff list to be engaged should be enclosed. 

A certificate from an officer not below the rank of Executive Engineer, regarding working condition 
of the ready mix concrete plant of required capacity, construction plant and machineries with 
power driven as per the list of machineries given in the blank Tender documents should be 
enclosed. The ownership of all the machineries as per the list enclosed should be enclosed in the 
Technical bid. 


Ill. Financial Bid: (Cover-2) 


1. 


The rates must be quoted in figures and words both in original and duplicate in Schedule-B and 
the lowest quoted rates will be considered for evaluation. 


2. The sealed cover containing Schedule-B in duplicate shall be super scribed on the cover as 
Financial Bid (Cover-2). 
Further any other details required can be had from the office of the undersigned during the office 
hours on all working days. (Phone: 08472-220895, 239575. Fax: 220895). 
Commissioner, 
PD-104 Urban Development Authority, 


Gulbarga. 


೧೩೪೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





KARNATAKA STATE BOARD OF WAKFS 
[Constituted by the Government of Karnataka under the Wakf Act, 1995 (CENTRAL Act- 43 of 95)] 
Darul Awkaf, No.6, Cunningham Road, Bangalore-560 052 
CERTIFICATE OF REGISTRATION 
No. KTW/ REG/ 74/ GBA/ 2005-06, Bangalore, Dated:26th June, 2006 
It is hereby certified that the Wakf described hereunder is registered and brought on to the 
Register of Wakfs in accordance with Section 36 of the Wakf Act, 1995. 








Sl. No. of Name, Class & Particulars of Name of the 
Kitabul Description of the Wakf properties Muthawalli 
Awkaf Wakfs 

61 Idgah Rajapur, Properties Managing 
Sedam Road, Additional Property Committee 
Gulbarga District. Measuring: 1A-34 of (ಪೂಕಳ) land in managed by its 

Pokala Survey No. President. 
BOUNDED BY 


East: Govt. Degree College Building. 
West: 100' Open Space & Road. 
North: Kusnoor Road. 
South: Home Guard Open Space & 
constructed Building & Compound Wall 
of Degree College. 

This Certificate is issued under the power delegated vide Order No. KBW/ 110/ ADM/ 05-06 
Dated:02.03.2006 of Karnataka State Board of Wakfs, Bangalore. 




















Addl. Chief Executive Offiecr, 
PD-105 Karnataka State Board of Wakfs. 


KARNATAKA STATE BOARD OF WAKFS 
[Constituted by the Government of Karnataka under the Wakf Act, 1995 (CENTRAL Act- 43 of 95)] 
Darul Awkaf, No.6, Cunningham Road, Bangalore-560 052 
CERTIFICATE OF REGISTRATION 
No. KTW/ REG/ 323/ BJR/ 2003-04, Bangalore, Dated:8th December, 2003 
It is hereby certified that the Wakf described hereunder is registered and brought on to the 
Register of Wakfs in accordance with Section 36 of the Wakf Act, 1995. 











Sl. No. of Name, Class & Particulars of Name of the 
Kitabul Description of the Wakf properties Muthawalli 
Awkaf Wakfs 

366 Dargah Hazrath CTS.No.806, 807/ 27/11 of Ward No.V, Moulana Azad 
Syed Shah Bijapur. Association 
Mohammed Darab MEASUREMENT Darbar Galli, 
Hussaini Al-Quadri East: 138' feet. Bijapur, 
Mangoli Road, West:168' feet. rapresented by its 
Bijapur. North: 112' feet. Chairman. 

South: 50' feet. 
BOUNDARIES 

East: Road. 

West: Road. 

North: Road. 

South: Road. 

















Chief Executive Offiecr, 
PD-106 Karnataka State Board of Wakfs, Bangalore. 


KARNATAKA STATE BOARD OF WAKFS 
[Constituted by the Government of Karnataka under the Wakf Act, 1995 (CENTRAL Act- 43 of 95)] 
Darul Awkaf, No.6, Cunningham Road, Bangalore-560 052 
CERTIFICATE OF REGISTRATION 
No. KTW/ REG/ 238/ BJR/ 2002-03, Bangalore, Dated:28th February, 2004 
It is hereby certified that the Wakf described hereunder is registered and brought on to the 
Register of Wakfs in accordance with Section 36 of the Wakf Act, 1995. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೪೭ 














Sl. No. of Name, Class & Particulars of Name of the 
Kitabul Description of the Wakf properties Muthawalli 
Awkaf Wakfs 

381 Addl. Wakf property | CTS.No.724/A of Bijapur. Nalband Masjid 

belonging to MEASUREMENT Muslim Jamath 
Nalband Masjid 97.64 Square Darbar Galli 
Muslim Jamath, Meters. Committee, 
Darbar Galli, Bijapur. BOUNDARIES Bijapur 

East: Road. represented by its 

West: Road. Chairman. 

North: Road. 

South: CTS. Nos. 726/1 and 726/2. 

















Chief Executive Offiecr, 
PD-107 Karnataka State Board of Wakfs. 
FORM-IV 
(SEE RULE-12) 
NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his name from G.B. GOUDA to 
G.B. KUMBAR. 
PD-193 G.B. GOUDA 
FORM-IV 
(SEE RULE-12) 
NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his name from HANUMANTSING 
BHAVANISING KARPENTAR to HANUMANTSING BHAVANISING RAJAPUT. 
PD-194 HANUMANTSING BHAVANISING KARPENTAR 


FORM-IV 
(SEE RULE-12) 
NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his name from RAMAPPA SHETTEPPA 
HARIJAN to RAMAPPA SHETTEPPA HOSAMANI. 


PD-195 RAMAPPA SHETTEPPA HARIJAN 
FORM-IV 
(SEE RULE-12) 
NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his name from ವೆಂಕಟಯ್ಯ ₹೦ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ. 
PD-196 ವೆಂಕಟಯ್ಯ 


ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಸ್‌ಎಎಸ್‌/ ಮರ ಹರಾಜು/ ಸಿಆರ್‌ 16/ 2006-07, ದಿನಾಂಕ:31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 

ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಮಂಗಲ, ಪಾಂಡವಪುರ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ನೀಲಗಿರಿ ನೆಡುತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು ರವರು ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು 
ಕತರಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ 

ಖರೀದಿದಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


























ಕ್ರ. ವಲಯ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ 
ಸಂ. ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಗಳು ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ವೇಳೆ 
1 ಚ 3 4 5 6 
1. | ನಾಗಮಂಗಲ | ನೀಲಗಿರಿ ನಾಟಾ | 40.0001/3 ದಿನಾಂಕ:04.12.2006 | ನಾಗಮಂಗಲ ವಲಯದ ಕಾಚೇನಹಳ್ಳಿ 
ನೀಲಗಿರಿ ಸರಗಳು 5300 ಸಂಖ್ಯೆ... ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 11.00 ಗಂಟೆಗೆ | ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವರಣ. 
ನೀಲಗಿರಿ ನಾಟಾ | 19.000M” ದಿನಾಂಕ:05.12.2006 | ನಾಗಮಂಗಲ ವಲಯದ ಹೊನ್ನಬೆಟ್ಟ 
ನೀಲಗಿರಿ ಸರಗಳು 5762 ಸಂಖ್ಯೆ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ | ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವರಣ. 


























೧೩೪೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 
1 2 3 4 5 6 

2. ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ | ನೀಲಗಿರಿ ನಾಟಾ | 40.0001/3 ದಿನಾಂಕ:06.12.2006 ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಆವರಣ, 
ನೀಲಗಿರಿ ಸರಗಳು 4768 ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 11.00 ಗಂಟೆಗೆ | ಸಂತೆ ಬಾಚಳ್ಳಿ. 
ನೀಲಗಿರಿ ನಾಟಾ | 20.0001/3 ದಿನಾಂಕ:07.12.2006 | ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಆವರಣ, 
ನೀಲಗಿರಿ ಸರಗಳು 5000 ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 11.00 ಗಂಟೆಗೆ | ಸಂತೆ ಬಾಚಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ 

ತಾಲ್ಲೂಕು. 

3. | ಪಾಂಡವಪುರ | ನೀಲಗಿರಿ ನಾಟಾ | 47.0001/3 ದಿನಾಂಕ:08.12.2006 | ಪಾಂಡವಪುರ ವಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ 

ನೀಲಗಿರಿ ಸರಗಳು 6719 ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 11.00 ಗಂಟೆಗೆ | ಗೃಹದ ಆವರಣ. 


























ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಇಇ 115 ಎಪಿಪಿ- 2001 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.02.2004 ರನ್ವಯ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿಗೆ 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹರಾಜು ಷರತ್ತುಗಳು 

ಲಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ದಿಮ್ಮಿ ಕೊರೆದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಘ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ 
ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಳೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದು. ಖರೀದಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಲಾಟಿನ ಮಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇಲಾಖೆಯ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿದ್ದು, ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ 
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಕುರಿತು ಹರಾಜಿನ ನಂತರ ಬರಬಹುದಾದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮಾಲಿನ ವರ್ಣನೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಟೊಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಕುರಿತು ಹರಾಜಿನ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಹರಾಜು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಹರಾಜಿನ ವೇಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆಸಕ್ತ ಖರೀದಿದಾರರು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್‌ ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ 
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಡಿಮಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 3 ಪದನಾಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಸವಾಲಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀಡಲಾದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಖರೀದಿಸಲಾಗುವ 
ಮರಮುಟ್ಟುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ 14 ಭಾಗದ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ಮಾಲಿನ ಬೆಲೆ 20,000-00 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರೂ.5,000-00 ರೂ. 20,000-00 ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ರೂ.20,000-00. 
ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಇತರರ ಪರವಾಗಿ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಏಜೆಂಟರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ಪವರ್‌ ಆಫ್‌ ಅಟಾರ್ನಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು 
ಸವಾಲು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. 
ಇತರರ ಪರವಾಗಿ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಏಜೆಂಟರು ಸವಾಲು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವನ್ನು 
ನೀಡಬೇಕು. 
ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಕಂಪನಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ಗಳು ಪರವಾಗಿ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವನ್ನು (ಪವರ್‌ ಆಫ್‌ ಅಟಾರ್ನಿ) ನೀಡಬೇಕು. 
ಆಯಶಸ್ವಿ ಖರೀದಿದಾರರು ನೀಡದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹರಾಜು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಆ ದಿನವೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರಾಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು 
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೇ ಅಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಸವಾಲು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಖರೀದಿದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ತೀರ್ಮಾನಗೊಂಡಾಗ ಲಾಟ್‌ ನಂಬರ್‌, ಮರದ ಜಾತಿ, ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ 
ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿವರಗಳುಳ್ಳ ಬಿಕರಿ ಚೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ರುಜು 
ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಮರ ಖರೀದಿ ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ 
ಸವಾಲು ತೀರ್ಮಾನಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದು. 
ಸವಾಲುದಾರರ ಸವಾಲು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಗೊಂಡಾಗ ಈ ಮೇಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ 4.1 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತದ 
14 ಭಾಗ ಹಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸವಾಲಿನ ದಿನದಂದೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ 9-2 ರಲ್ಲಿ 
ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಪ 
ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌! ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ 
ಮೊತ್ತ ರೂ.20,000-00 ಮೀರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ದಿನದಂದೇ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. 
ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸವಾಲು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಸವಾಲಿನ ದಿನದಂದು ಅಥವಾ ಮರುದಿನ 
ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ಕುರಿತು ಇಟ್ಟಂತಹ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೇ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು 
ಅಂತಹ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೪೯ 
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ದೋನ್ಹಾರ್‌ ಲಾಟುಗಳ ಸವಾಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತಗೊಂಡಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಸವಾಲುದಾರರಿಗೆ 30 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮುಖಾಂತರ ರವಾನೆ 
ಅವಧಿ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸವಾಲು ದೃಢೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಅರ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ 
ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೇ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಯಶಸ್ವಿ ಸವಾಲುದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅವರು ಪಾವತಿಸಿದಂತಹ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ಮೀರದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಸಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತದಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
ತೀನ್ವಾರ್‌ಗೊಂಡಂತಹ ಲಾಟುಗಳ 3/4 ಭಾಗ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಪಡೆದು ಸವಾಲು ದಿನಾಂಕದಿಂದ 60 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಅದೇ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೋನ್ಹಾರ್‌ ಲಾಟುಗಳ 3/4 ಭಾಗ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸವಾಲು ದಿನಾಂಕದಿಂದ 60 ದಿನದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ 
ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ಕುರಿತು ಇಟ್ಟಂತಹ ಖರೀದಿ ಮೊಬಲಗಿನ 3/4 ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶಿಲ್ಕುಗಳ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಲಾಟುಗಳು ಕುರಿತು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೋಟೀಸನ್ನು 
ನೀಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮರು ಸವಾಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಲಾಟುಗಳ ಮರು ಹರಾಜಿನಿಂದ ಲಾಭವಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 
ಸವಾಲುದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಂತಹ ಡಿಮಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ಡಿಪೋ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ 
ದಿನವನ್ನೇ ಪಾವತಿಸಿದ, ದಿನವೆಂದು ಮರ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಡಿಮಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳ 
ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಕಸಿಕ್ರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುವುದು. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸಾಗಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 
ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಮಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ಡಿಪೋ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೊಂಡಂತೆ ತಡಮಾಡದೇ 10 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿಯೇ ಎತ್ತಿ ಸಾಗಿಸಲು ಬಿಡಲಾಗುವುದು. 
ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮರ ಖರೀದಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ 34 ಭಾಗ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮರ ಖರೀದಿದಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 
ಖರೀದಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮರುಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಡಿಪೋದಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರೇ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 
ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳು 
ಕಳುವಿನಿಂದ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಇತರೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು 
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದ ತರುವಾಯ ಮರ ಡಿಪೋವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಷರತ್ತು 13-1 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಅವಧಿ ಕುರಿತಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು 
ಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವ ಲಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ವಿಕ್ರಯ (ಬಿಕರಿ) ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿಸಿ 
ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಲಾಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸವಾಲು ದಿನದಂದು ಪಾವತಿಸಲಾದ 4 ಭಾಗ ಹಣವನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 
ಮರಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಲಾಟಿನ ಭಾಗಶಃ ಮಾಲನ್ನು 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಲಾಟುಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಲಾಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಖರೀದಿಸಲಾದ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಅಂಶಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

1. ಮರಮುಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಛಪ್ಪಾ (ಮುದ್ರೆ) ಹಾಕುವುದು. 

2. ಡಿಪೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿಯ ರಹದಾರಿ ಪಾಸ್‌. 
ಖರೀದಿಸಿದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು (90 ತೊಂಭತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪಾವತಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಮರುಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು 
ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಸವಾಲು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

1. ಸವಾಲಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿರುವ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ. 

2. ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವುದು. 
ದಿನಾಂಕ: 07.08.006 ರಿಂದ 10.08.2006 ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ 11 ವಾರ್‌ ಲಾಟುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರು ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 17ರಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತಿನಂತೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಲಾಟುಗಳನ್ನು 
ಮರು ಹರಾಜಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮಾತ್ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಡಿಪೋ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯ 
ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಣಯವೇ ಅಂತಿಮವಾದ್ದು ಹಾಗೂ 
ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. 
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಂದಾಜಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


೧೩೫೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





34. ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 
35. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಾಬ್ತು ಫಾರಂ ನಂ.27ಡಿ ಕೋರುವವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
36. ಸದರಿ ಹರಾಜನ್ನು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ನೋಬಿಡ್‌ ಲಾಟುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:11.12.2006 ರಿಂದ 15.12.2006 

ರಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 

ಕೆ.ಎಂ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 
ಪಿ.ಆರ್‌. 678 ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 8ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 
ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿವಿಇ.ಎಸ್‌ಐ.ವಿ.ಇ: ಕೈಪಿಡಿ. ಮುದ್ರಣ! 06-07, ದಿನಾಂಕ:16ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 

ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಅನುಭವವಿರುವ ವೆಬ್‌! ಆಫ್‌ಸೆಟ್‌ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರೆಸ್‌ ಉಳ್ಳ ಮುದ್ರಕರುಗಳಿಂದ ಮೊಹರಾದ 
ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುದ್ರಣದ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:25.10.2006ರ ನಂತರ ರೂ.200-00 ಗಳನ್ನು (ರೂ. 
ಇನ್ನೂರು ಮಾತ್ರ) ಚಲನ್‌ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 0202-02-102-01-09 ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಣ ರೂ.5000-00 ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೃತ್ತಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 8ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1, ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ 
ಪಡೆದು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಎಸ್‌. ಗುಣಕೀಮಠ್‌, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಸ್‌.ಐ.ವಿ.ಇ.) ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:27.11.2006 ರಂದು 4 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತಡವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ 
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ! ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ, ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿರ್ದೇಶಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಕೃತವಾದ 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:27.11.2006ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸಮ್ಮಖದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ 


ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
ಪಿ.ಆರ್‌. 667 ನಿರ್ದೇಶಕರು. 


ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು 
ವಿಷಯ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್‌ ಎಸ್‌. 
ಪಾಟೀಲ್‌, 5/0 ಶಂಕರನಾಯಕ ಶಿವನಾಯ್ಕ ಪಾಟೀಲ್‌, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:DPAಣ। 13/ ಎಸ್‌ಬಿಸಿ/ 2001 ದಿನಾಂಕ:21.11.2001ರನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌. 
(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ತುಂಬದೇ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ) ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ 
ನಿಯಮಗಳು 2001. 
2. ನೋಂದಣಿ ಮಹಾ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಲಾಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ: EST-1-273/ 2001-02 ದಿನಾಂಕ:06.04.2006. 
3. ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ! ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ 45/ 04-05, ದಿನಾಂಕ:21.04.2006. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ನೋಂದಣಿ ಮಹಾ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖ ()ರ ಅವರ ಅಲಾಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ 
ಆರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರೆಂದು ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಲಾಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ, ಕೆಳಕಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (3ರ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ 
ಸಹಾಯಕರೆಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಸದರಿ 
ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವು ಮುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹದಿನೈದು (15) ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ 
ಸದರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರ ಸದರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಗಣಗಿ) ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳೂಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 








ಕ್ರಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ 5೦/ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ವರ್ಗೀಕರಣ 
ಸಂಖ್ಯೆ ST ಸಹಾಯಕರೆಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ 
ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಕಛೇರಿ 
1 ಶ್ರೀ ಸಂಜಿವ್‌ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌, 5/೦ |, ಎT | ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಶಂಕರನಾಯಕ ಶಿವನಾಯ್ಯ ಪಾಟೀಲ್‌, ಮು: ಪೊ: ಕುರುಗೋಡು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 
ಕುಲಿಗೋಡು, ತಾಃ ಗೋಕಾಕ್‌, ಜಿ: ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಿ. 
ಬೆಳಗಾಂ-591250. 




















ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೫೧ 





ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:09.05.2006ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ 
ಸದರಿಯವರು ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಹಲ್‌ವರೆವಿಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಇವರಿಗೆ 
ನೀಡಿದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವು ದಿನಾಂಕ:24.05.2006 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ (3ರ ಈ ಕಛೇರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ 
ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನೀಡಿದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ 
ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಮನಗಂಡು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದೇಶ 

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ 45/ 04-05, ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ದಿನಾಂಕ:18ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನ್ವಯ ಹಾಗೂ 1977ರ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌. (ಸಾಮಾನ್ಯ 
ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ 18(3)ನೇ ನಿಯಮದನ್ವಯ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಜಿವ್‌ ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ್‌, 
5/0 ಶಂಕರನಾಯಕ ಶಿವನಾಯ್ಕ ಪಾಟೀಲ್‌, ಇವರನ್ನು ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರೆಂದು 
ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಈ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಈ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವರೆಂದು ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವರು 
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 672 ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ. 


ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ವರ ಕಛೇರಿ, ನಂ.3, ಭದ್ರಾನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು 
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಮರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ನಂ.ಕಾಇಂ:ಭನಾವಿ 3: ಮಬೆ:ಎಇ1: ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ: 860: 2006-07, ದಿನಾಂಕ:18ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
ವಿಷಯ: ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಂ.9/06-07, ದಿನಾಂಕ:08.09.2006. 
ಉಲ್ಲೇಖ:ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕ.ಇಂ: ಬನಾವಿ 3: ಮಬೆ: ಎಇ1, ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ: 782/ 2006-07, ದಿನಾಂಕ:29.09.2006. 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖದ ಈ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದಿದ್ದು 
ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರ.ಸಂ. 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹೆಚ್‌. ಶಿವಮೂರ್ತಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 674 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರು, 
ನಂ.3, ಭದ್ರಾನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು. 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಕ್ರ.ಸಂ./ ಲೋಇ/ ರಾವಿ! ಕಿ.ಇಂ.2/ ಟೆಂಡರ್‌! 2006-2007/ 2038, ದಿನಾಂಕ:28ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 

ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಜಿ.66 ಮತ್ತು 66 ಎನ್‌.ಐ.ಟಿ. ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ನಿಗದಿತ ಶೆಡ್ಕೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಂವಾರ್‌ ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮಾವಳಿ-2000ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ನೊಂದಾಯಿತರಾಗಿರುವ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮೊಹರು ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು 
ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು, ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಕೆಳಗೆ 
ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್‌ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದಲ್ಲಿ 
ಮುಂದಿನ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯೊಡನೆ ಮೂಲ ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 
ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತರದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್‌ ದಾಖಲೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಕಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 


























ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾದ | ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಮುಂಗಡ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು |ಕರೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಗುತ್ತೇದಾರರ 
ಸಂ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಇಟ್ಟ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಖರೀದಿಯ ಬೆಲೆ| ಮುಗಿಸುವ ಟೆಂಡರಿನ ದರ್ಜೆ 
ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ | (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ತೆರಿಗೆ ಸಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಧಾನ 
ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.12ರ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
1. | ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 50-00  49,76,100-00| 50,000-00 | 3,300-00 | ಆರು ತಿಂಗಳು | ಮೊದಲನೇ |ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ 
ಧಡೆಸಗೂರು- ಉಪ್ಪಾಲ (ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) | ಕರೆ ಮತ್ತು |ಲೋ.ಇ. 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.80 ರಿಂದ ಐಟಂವಾರು (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 
6.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
































೧೩೫೨ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ನೋಟ್‌: 


- 


೫ 
ಲ 
ಟೆ ಬಟುಟ 


ಗಳು: 


ಗುತ್ತೇದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಶೆಡ್ಕೂಲ್‌-ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಒಂದೇ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ದೃಢೀಕೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೊಂದಣಿಪತ್ರ 2005-2010ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಅವಧಿಗೆ 
ನವೀಕೃತಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು. 

ದೃಢೀಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. 

ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಹಣದ ಮೊತ್ತ. 

ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಟೆಂಡರಿಗೆ 
ಇಟ್ಟ ಹಣ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ ಮೂವತ್ತು (30ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಂತಹ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದ 
ಅಂದರೆ 2001-2006 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು (ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತು (10) ರಂತೆ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್‌ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು) ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 
ಗುತ್ತೇದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಂತಹ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ 
ಪಡೆದು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

ಟೆಂಡರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೋಟರಿಯವರಿಂದ ನೋಟರಿ ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ 
ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೂಲಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇಕೆಂದಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ/ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 
ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಕಾಲ್‌ ಡಿಪಾಜಿಟ್‌ ಡಿ.ಡಿ. ಪೇ ಆರ್ಡರ್‌, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್‌ ಚೆಕ್‌, ಡಿ.ಡಿ., ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳ, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಐ.ಆರ್‌.ಸಿ. ಮತ್ತು ಐ.ಎಸ್‌.ಐ. ಮಾರ್ಕ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ ಡಾಂಬರು, ಉಕ್ಕು, 
ಸಿಮೆಂಟ್‌, ಹ್ಯೂಮ್‌ಪೈಪ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾವೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 
ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು/! ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, 
ರಾಯಚೂರು, ಇವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 


ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ 


1. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ - 22.11.2006. 
2. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ - 23.11.2006. 
3. ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 

(ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ) - 30.11.2006 
4. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ - 30.11.2006. 


ಹೆಚ್‌.ಎಂ. ಕಾಲೆಖಾನವರ್‌ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 


ಪಿ.ಆರ್‌. 675 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 


ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು. 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ) 
ಸಂ./ ಲೋಇ/ ರಾವಿ! ಕಿ.ಇಂ.2/ ಟೆಂಡರ್‌! 2006-2007/ 2037, ದಿನಾಂಕ:28ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 


ಜ್ರ; 
ಅ 
ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಜಿ.66 ಮತ್ತು 66 ಎನ್‌.ಐ.ಟಿ. ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ನಿಗದಿತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 


ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಂವಾರ್‌ ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ “ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಮತ್ತು “ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌” ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ನಿಯಮಾವಳಿ-2000ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿತರಾಗಿರುವ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 
ಮೊಹರು ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು 


ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು, ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತೇದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ 
ನೀಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಆಕಸ್ಮಾತ್‌ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದಲ್ಲಿ 
ಮುಂದಿನ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 


ಭಾಗ - 


೫ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ 


೧೩೫೩ 





ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತರದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯೊಡನೆ ಮೂಲ ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 
ಟೆಂಡರ್‌ ದಾಖಲೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ 'ಹಸರಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ SN ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 





(೧೬ 


2& 
೦ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂರಾದ 
ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ 
ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ 
ಇಟ್ಟ ಹಣ 
(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮುಂಗಡ 
ಠೇವಣಿ ಹಣ 
(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಟೆಂಡರ್‌ 
ಖರೀದಿಯ ಬೆಲೆ 
ತೆರಿಗೆ ಸಹಿತ 
(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಮುಗಿಸುವ 
ಕಾಲಾವಧಿ 

(ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) 


ಕರೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಟೆಂಡರಿನ 
ವಿಧಾನ 


ಗುತ್ತೇದಾರರ 
ದರ್ಜೆ 





2 


3 


4 





6 


7 











ಆರ್‌ 


-ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.12ರ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 





ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗಬ್ಬೂರ ದಿಂದ 
ಬಸವಂತಪುರ ವಯಾ 
ಬೊಮನವಾಳ, 
ಮದರಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
3.00 ರಿಂದ 10.50 ರ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


110-00 


104,76,709-00 


1,05,000-00 


5,500-00 


ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು 
(ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) 


ಮೊದಲನೇ 
ಕರೆ ಮತ್ತು 
ಐಟಂವಾರು 


ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ 
ಲೋ.ಣ. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 





ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
(ಕಲಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) 
ದೇವಸೂರು- 
ಯರಗುಂಟ ವಯಾ 
ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಕೋರ್ತಕುಂಡ 
ಮತ್ತು ಮಾಮಡದೊಡ್ಡಿ 
(ಪೇಸ್‌-1) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
0.00 ರಿಂದ 12.00 ರ 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


160-00 


157,88,909-00 


1,60,000-00 


5,500-00 


ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು 
(ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) 


ಮೊದಲನೇ 
ಕರೆ ಮತ್ತು 
ಐಟಂವಾರು 


ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ 
ಲೋ.ಣ. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 





ಲಿಂಗಸುಗೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರರ್‌- 
ತಲೇಖಾನ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ದೇಸಾಯಿ ಭೋಗಾಪುರ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 
11.10ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 


100-00 


99,87,701-00 


1,00,000-00 


5,500-00 


ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು 
(ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) 


ಮೊದಲನೇ 
ಕರೆ ಮತ್ತು 
ಐಟಂವಾರು 


ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ 
ಲೋ.ಣ. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 











ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 
ನಿಂದ ನಡುಗಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 
(ಬ್ಯಾಗವಾಡ್‌ 
ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾ 
ರಿಂದ ಸು 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
8.70 ರಿಂದ 18.00 
ಆರ್‌.ಜಿ. ರಸ್ತೆ 
ರಾ.ಹೆ.23ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 


120-00 








119,36,176-00 





1,20,000-00 


5,500-00 








ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು 
(ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) 





ಮೊದಲನೇ 
ಕರೆ ಮತ್ತು 
ಐಟಂವಾರು 





ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ 
ಲೋ.ಣ. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 








ಗುತ್ತೇದಾರರು ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ 
ಒಂದನೇ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು: (ಟೆಕ್ಸಿಕಲ್‌ ಬಿಡ್‌) 
1. ದೃಢೀಕೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೊಂದಣಿಪತ್ರ 
ನವೀಕೃತಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು. 
2. ದೃಢೀಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. 
3. ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಹಣದ ಮೊತ್ತ. 
4. ದೃಢೀಕೃತ ಯಂತ್ರಗಳ ವೊನರ್‌ಶಿಪ್‌ ದಾಖಲೆಗಳು. 
ಎರಡನೇ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು (ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್‌ ಬಿಡ್‌) 
1. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಟೆಂಡರು ಪುಸ್ತಕಗಳು (ಶೆಡ್ಕೂಲ್‌-ಬಿ) ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸ 
2. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ “ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಬಿಡ್‌”, 
ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕ 


ತ 
6 
0 


2005-2010ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಅವಧಿಗೆ 


“ಇ 


ದ್‌ 
“ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್‌ ಬಿಡ್‌'' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ 


೧೩೫೪ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ಷರತ್ತುಗಳು: 


1. 
2 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಪ. ಪೇವರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 

ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ 
ಹಣ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ ಮೂವತ್ತು (30) ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಂತಹ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ 
2001-2006 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು (ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತು (10) ರಂತೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್‌ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು) ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 
ಗುತ್ತೇದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಂತಹ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ 
ಪಡೆದು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

ಯಂತ್ರಗಳ ವೊನರ್‌ಶಿಪ್‌ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 





ಯಂತ್ರಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು 


ಸಂ. 





2 ಲು 
ಣ್‌ ಶಯ ; 


ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು ನಾಲ್ಕು (4) ನಂ. ಆರ್‌.ಟಿ.ಓ. ಇವರಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ನೊಂದಾಣಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು 
ಈಗಿನ ವರೆಗೆ ವಿಮಾ. 





ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್‌ ರೋಡ್‌ ರೂಲರ್‌ ಎರಡು (2) ನಂ. ಮಾರಾಟ ಇನ್‌ವೈಸ್‌: ಬಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ನೊಂದಾಯಿತ ಸೇಲ್‌ 
ಡೀಡ್‌ (ಮೂಲ ಇನ್‌ವೈಸ್‌ ಬಿಲ್ಲು ಜೊತೆಗೆ) 








ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿರುವ ಬಿಟುಮಿನಸ್‌ | ಒಂದು (1) ನಂ. ಮಾರಾಟ ಇನ್‌ವೈಸ್‌: ಬಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ನೊಂದಾಯಿತ ಸೇಲ್‌ 
ಮೇಕಾನಿಕಲ್‌ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್‌ ಡೀಡ್‌ (ಮೂಲ ಇನ್‌ವೈಸ್‌ ಬಿಲ್ಲು ಜೊತೆಗೆ) 

















ಟೆಂಡರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೋಟರಿಯವರಿಂದ ನೋಟರಿ ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ 
ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮೂಲಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇಕೆಂದಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ/ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 
ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಕಾಲ್‌ ಡಿಪಾಸಿಟ್‌, ಡಿ.ಡಿ., ಪೇ ಆರ್ಡರ್‌, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್‌ ಚಿಕ್‌, ಡಿ.ಡಿ. ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್‌ 
ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಐ.ಆರ್‌.ಸಿ. ಮತ್ತು ಐ.ಎಸ್‌.ಐ. ಮಾರ್ಕ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ ಡಾಂಬರು, ಉಕ್ಕು, 
ಸಿಮೆಂಟ್‌, ಹ್ಯೂಮ್‌ಪೈಪ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾವೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 
ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು/! ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, 
ರಾಯಚೂರು, ಇವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 


ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ 


1. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ - 27.11.2006. 
2. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ - 28.11.2006. 
3. ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
(ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ) - 05.12.2006 
4. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ 
(ಅ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ (ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ) - 05.12.2006. 


ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು. 
ಹೆಚ್‌.ಎಂ. ಕಾಲೆಖಾನವರ್‌ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 


(ಆ) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 


ಪಿ.ಆರ್‌. 676 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 


ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು. 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದತಿ) 
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-ಸಂ./ ಲೋಇ/ ರಾವಿ! ಕಿ.ಇಂ.2 ಟೆಂಡರ್‌! 2006-2007/ 2036, ದಿನಾಂಕ:28ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 


ಕ್ರ 
ಅ 
ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಜಿ.66 ಮತ್ತು 66 ಎನ್‌.ಐ.ಟಿ. ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ನಿಗದಿತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 


ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಂವಾರ್‌ ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ “ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌” ಮತ್ತು “ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌” ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ 
ನಿಯಮಾವಳಿ-2000ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿತರಾಗಿರುವ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 
ಮೊಹರು ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೫೫ 





ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು 
ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು, ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತೇದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ 
ನೀಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್‌ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದಲ್ಲಿ 


ಮುಂದಿನ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯೊಡನೆ ಮೂಲ ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 


ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತರದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ದಾಖಲೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲು 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಕಾಂಡ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ 

































































ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 

ಕ್ರ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾದ| ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಮುಂಗಡ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು |ಕರೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಗುತ್ತೇದಾರರ 

ಸಂ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಇಟ್ಟ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಹಣ (ಖರೀದಿಯ ಬೆಲೆ ಮುಗಿಸುವ ಟೆಂಡರಿನ ದರ್ಜೆ 

ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ತೆರಿಗೆ ಸಹಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಧಾನ 
ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | (ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.12ರ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

1. | ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 80-00. | 76,79,439-00 | 77,000-00 | 5500-00 ಒಂಭತ್ತು ಮೊದಲನೇ [ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ 
ಅಮರಾಪುರ್‌-ಗಲಗ್‌- ತಿಂಗಳು ಕರೆ ಮತು |ಲೋ.ಇ. 
ಚಿಂಚರಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. (ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) | ಐಟಂವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 
14.50 ರಿಂದ 23.00 ರ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

2. | ಲಿಂಗಸುಗೂರು 60-00 | 57,23,580-00 | 58,000-00 | 5,500-00 ಒಂಭತ್ತು ಮೊದಲನೇ [ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಂಗಳು ಕರೆ ಮತ್ತು ಲೋ.ಇ. 
ಪರಂಪೂರ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 
4.50ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 

3. | ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ | 60-00 | 57,30,634-00 | 58,000-00 | 5,500-00 ಒಂಭತ್ತು ಮೊದಲನೇ (ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ 
ಕುರುಬದೊಡ್ಡಿ- ತಿಂಗಳು ಕರೆ ಮತ್ತು ಲೋ.ಇ. 
ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ (ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) | ಐಟಂವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 
4.30 ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 

4. | ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ | 90-00 | 89,13,655-00 | 90,000-00 | 5,500-00 ಒಂಭತ್ತು ಮೊದಲನೇ [ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ 
ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ- ತಿಂಗಳು ಕರೆ ಮತ್ತು ಲೋ.ಇ. 
ಅಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ (ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) | ಐಟಂವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
6.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 

5. | ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 60-00 | 59,65,712-00 | 60,000-00 | 5,500-00 ಒಂಭತ್ತು ಮೊದಲನೇ (ಒಂದನೇ ದರ್ಜೆ 
ಒಳ್‌ಬಳ್ಳಾರಿ-ಹೆಡಿಗಿನಾಳ ತಿಂಗಳು ಕರೆ ಮತ್ತು ಲೋ.ಇ. 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ (ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) ಐಟಂವಾರು |ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. 
5.00 ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 

ಗುತ್ತೇದಾರರು ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು: 
ಒಂದನೇ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು: (ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಬಿಡ್‌) 
1. ದೃಢೀಕೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೊಂದಣಿಪತ್ರ 2005-2010ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಅವಧಿಗೆ 
ನವೀಕೃತಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು. 
2. ದೃಢೀಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. 
3. ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಹಣದ ಮೊತ್ತ. 
4. ದೃಢೀಕೃತ ಯಂತ್ರಗಳ ವೊನರ್‌ಶಿಪ್‌ ದಾಖಲೆಗಳು. 


೧೩೫೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ಎರಡನೇ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು (ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್‌ ಬಿಡ್‌) 

1. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ ಟೆಂಡರು ಪುಸ್ತಕಗಳು (ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌-ಬಿ) ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

2. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ “ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಬಿಡ್‌”, “ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್‌ ಬಿಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಅಂಚಿ 
ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಷರತ್ತುಗಳು: 

1. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಪಿ. ಪೇವರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 

2. ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಟ್ಟ 
ಹಣ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ ಮೂವತ್ತು (30) ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಂತಹ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ 
2001-2006 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು (ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತು (10) ರಂತೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್‌ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು) ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ 
ಗುತ್ತೇದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಂತಹ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ 
ಪಡೆದು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 


























3. ಯಂತ್ರಗಳ ವೊನರ್‌ಶಿಪ್‌ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕ್ರ. ಯಂತ್ರಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು 

ಸಂ. ಸಂ. 

1. | ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು ನಾಲ್ಕು (4) ನಂ. ಆರ್‌.ಟಿ.ಓ. ಇವರಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ನೊಂದಾಣಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು 
ಈಗಿನ ವರೆಗೆ ವಿಮಾ. 

2. | ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್‌ ರೋಡ್‌ ರೂಲರ್‌ ಎರಡು (2) ನಂ. ಮಾರಾಟ ಇನ್‌ವೈಸ್‌: ಬಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ನೊಂದಾಯಿತ ಸೇಲ್‌ 
ಡೀಡ್‌ (ಮೂಲ ಇನ್‌ವೈಸ್‌ ಬಿಲ್ಲು ಜೊತೆಗೆ) 

3. | ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿರುವ ಬಿಟುಮಿನಸ್‌ | ಒಂದು (1) ನಂ. ಮಾರಾಟ ಇನ್‌ವೈಸ್‌: ಬಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ನೊಂದಾಯಿತ ಸೇಲ್‌ 

ಮೇಕಾನಿಕಲ್‌ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್‌ ಡೀಡ್‌ (ಮೂಲ ಇನ್‌ವೈಸ್‌ ಬಿಲ್ಲು ಜೊತೆಗೆ) 








4. ಟೆಂಡರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿ! ನೋಟರಿಯವರಿಂದ ನೋಟರಿ ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ 
ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮೂಲಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇಕೆಂದಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

5. ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ/ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 
ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಕಾಲ್‌ ಡಿಪಾಸಿಟ್‌, ಡಿ.ಡಿ., ಪೇ ಆರ್ಡರ್‌, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್‌ ಚಿಕ್‌, ಡಿ.ಡಿ. ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್‌ 
ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

6. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಐ.ಆರ್‌.ಸಿ. ಮತ್ತು ಐ.ಎಸ್‌.ಐ. ಮಾರ್ಕ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ ಡಾಂಬರು, ಉಕ್ಕು, 
ಸಿಮೆಂಟ್‌, ಹ್ಯೂಮ್‌ಪೈಪ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾವೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 
ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

7. ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರನ್ನು/ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಕ್ಸಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

8. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, 
ರಾಯಚೂರು, ಇವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 


ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ 


1. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ - 22.11.2006. 
2. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ - 23.11.2006. 
3. ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
(ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ) - 30.11.2006 
4. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ 
(ಅ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ (ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ) - 30.11.2006. 


ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು. 
ಹೆಚ್‌.ಎಂ. ಕಾಲೆಖಾನವರ್‌ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 677 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 
ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು. 


(ಅ) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 


ಇ 


ಬಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೫೭ 





ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು 
ತುಮಕೂರು ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಘಟಕಗಳ 2006-08ರ ಅವಧಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ತೂಪ್ರಾ ಎಲೆ, ಮತ್ತು ಮರಡಿ 
ಬೀಜಗಳ ಎತ್ತುವಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ 
ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ8. ಸೇಲ್ಸ್‌ ಸಿ.ಆರ್‌./ 2006-07, ದಿನಾಂಕ:12ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 


ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ 2006-08ರ ಸಾಲಿಗೆ (01.07.2006 ರಿಂದ 30.06.2008) 
ತುಮಕೂರು ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ಮೆ: ಕೆಎಫ್‌ಡಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ 
ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ತೂಪ್ರಾ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಮರಡಿ ಬೀಜಗಳ ಎತ್ತುವಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 
ಒಪ್ಪಂದವಾದ ದಿನದಿಂದ 30.06.2008 ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ, 
ತುಮಕೂರು ಇವರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಾಗಲೀ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ 
ಸಮಯದಂದು ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಾಜು ಇಸ್ತಿಹಾರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಷರತ್ತುಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 








ವಿವರ 
1. | ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಮಾರಾಟ ದಿನಾಂಕ:27.11.2006 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 
2. | ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ದಿನಾಂಕ:27.11.2006 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 





3. | ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ |ದಿನಾಂಕ:27.11.2006 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಾಜು ನಡೆದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಟೆಂಡರನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯ | ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

ದಿನಾಂಕ:27.11.2006 ರಂದು ನಡೆಸುವ ಹರಾಜು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮರು ಹರಾಜನ್ನು ದಿನಾಂಕ:29.11.2006ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಮರುಹರಾಜಿಗೆ ಪುನಃ ಯಾವುದೇ 
ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

















ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಹರಾಜಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಲಯಗಳ ಹೆಸರು 
ತೂಪ್ರಾ ಎಲೆ : ತುಮಕೂರು, ಗುಬ್ಬಿ, ಕುಣಿಗಲ್‌, ತಿಪಟೂರು, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಪಾವಗಡ, ಸಿರಾ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಮತ್ತು 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು. 
ಮರಡಿ ಬೀಜ : ಶಿರಾ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು. 
ಷರತ್ತುಗಳು: 

1. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ.1000.00 ಗಳ ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದು ಪ್ರತೀ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತೀ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

2. ಯಾವುದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್‌ ಹಾಗೂ ಹರಾಜನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಹರಾಜು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಚ್ಛಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್‌ವಾರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 

4. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

5. ಸೀಲಾದ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ 2006-08ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಡೀ ಅಥವಾ ತೂಪ್ರ ಎಲೆ ಫಸಲನ್ನು 
ರೂಢಿಸುವ ಬಾಬ್ತಿನ ಟೆಂಡರ್‌ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು (ಯಾವ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು) 

6. ಹರಾಜು ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್‌ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಹರಾಜಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು 
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾವತಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಎಂಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

7. ಈ ವಿಭಾಗದ ನೊಂದಾಯಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್‌ ಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

8. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. 

9. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಾಬ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೋರುವವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ಹರಾಜಿನ 
ದಿನದಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. 

10. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹರಾಜಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹರಾಜಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಪಡೆದ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡುವುದು, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

11. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಮಕೂರು ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 679 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು. 


ಇ 


೧೩೫೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಬಾಗ - ೫ 





ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು 
ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ1. ಬಿಯುಡಿ:ನೀನೆತೋ: ಕತ್ರಾವಣೆ: ವಿವ: 27 / 2005-06, ದಿನಾಂಕ:30ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 

ಈ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ/ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ತುಮಕೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಗಿರಿ/ ಅಕೇಶಿಯಾ/ ಕರಿಜಾಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಸಹಿ ಮಾಡಿರುವವರಾಗಲೀ 
ಅಥವಾ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲೀ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯದಂದು ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಾಜಿನ ಇಸ್ತಿಹಾರಿನ 
ಷರತ್ತುಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಲೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 



























































ಯುನಿಟ್‌ ವಲಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮರಗಳ ಜಾತಿ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು (ಹೆ./ ಕಿ.ಮೀ.) 

1. ಗುಬ್ಬಿ ಹಿಂಡಿಸ್ಕೆರೆ 1990-91 ಕೆ. ಹರಿವೇಸಂಧ್ರ 10 ನೀಲಗಿರಿ/ ಸರ್ವೆ/ ಅಕೇಶಿಯಾ 
ಗೋಮಾಳ ನೆಡುತೋಪು 

2. ಗುಬ್ಬಿ ಹಿಂಡಿಸ್ಕೆರೆ 1989-90 ಕೆ. ಹರಿವೇಸಂಧ್ರ 10 ನೀಲಗಿರಿ! ಸರ್ವೆ! ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

3. ಗುಬ್ಬಿ ಇರಕಸಂದ್ರ 1990-91 ಸಿ. ಹರಿವೇಸಂಧ್ರ 7 ನೀಲಗಿರಿ! ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

4. ಗುಬ್ಬಿ ಬೆಲವತ್ತು 1988-89 ಪುರ-ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಬದಿ 5 ನೀಲಗಿರಿ/ ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

5. ಗುಬ್ಬಿ ಬೆಲವತ್ತ 1988-89 ಬೆಲವತ್ತ ಗೋಮಾಳ 11 ನೀಲಗಿರಿ/ ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

6. ಗುಬ್ಬಿ ಚಂಗಾವಿ 1991-92 ನೆಟ್ಟಕೆರೆ ಗೋಮಾಳ 10 ನೀಲಗಿರಿ/ ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

7. ಗುಬ್ಬಿ ಬೆಲಪತ್ತ 1989-90 ಬೆಲವತ್ತ ಗೋಮಾಳ 10 ನೀಲಗಿರಿ/ ಅಕೇಶಿಯಾ/ ಸೀಮೆ 
ನೆಡುತೋಪು ತಂಗಡಿ 

8. ಗುಬ್ಬಿ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 1992-93 ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಳ 23 ನೀಲಗಿರಿ! ಸರ್ವೆ! ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

9. ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಯಾಮೇನಹಳ್ಳಿ 1987-89 ಚಿಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಂಗಳ 13 ಕರಿಜಾಲಿ 
ನೆಡುತೋಪು 

10. ಶಿರಾ ಗೌಡಗೆರೆ 1984-85 ರಿಂದ 1991-92 62 ನೀಲಗಿರಿ 
ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗೋಮಾಳ 
ನೆಡುತೋಪು 

11. ಶಿರಾ ಗೌಡಗೆರೆ 1985-86 ರಿಂದ 1994-95 82 ನೀಲಗಿರಿ 
ಗೌಡಗೆರೆ ಗೋಮಾಳ 
ನೆಡುತೋಪು 

12. | ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ 1988-89 ಅಮೃತ್ತೂರು ರಸ್ತೆಬದಿ 5 ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

13. ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕಗ್ಗೆರೆ 1988-89 ಅಮೃತ್ತೂರು ರಸ್ತೆಬದಿ 5 ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

14. ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ 1988-89 ರಾಜಗೆರೆ ಕೆರೆ ಅಂಗಳ 20 ನೀಲಗಿರಿ/ ಅಕೇಶಿಯಾ/ 
ನೆಡುತೋಪು ಕರಿಜಾಲಿ 

15. | ತುಮಕೂರು | ಗಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 1983-84 ದೊಮನಕುಪ್ಪೆ 5 ನೀಲಗಿರಿ/ ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

16. ತುಮಕೂರು ಗಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 1984-85 ದೊಮ್ಮ ಕುಪ್ಪೆ 8 ನೀಲಗಿರಿ! ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

17. ತುಮಕೂರು | ಸೀತಕಲ್ಲು 1997-98 ಕಾಡುಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ 3 ನೀಲಗಿರಿ/ ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

18. ತುಮಕೂರು | ಸೀತಕಲ್ಲು 1998-99 ಓಜೋನಹಳ್ಳಿ 2 ನೀಲಗಿರಿ 
ಕೆರೆಅಂಗಳ ನೆಡುತೋಪು 










































































ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೫೯ 
ಯುನಿಟ್‌ ವಲಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮರಗಳ ಜಾತಿ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು (ಹೆ./ ಕಿ.ಮೀ.) 

19. ತುಮಕೂರು | ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ 1985-86 ಹಾಲನೂರು 22 ನೀಲಗಿರಿ/ ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

20. ತುಮಕೂರು ಸಿರಿವರ 1984-85 ಗೋವಿಂದರಾಜ ಪುರ 20 ನೀಲಗಿರಿ 
ನೆಡುತೋಪು 

21. ತುಮಕೂರು ಕಣಕುಪ್ಪೆ 1984-85 ಹೆಬ್ಬೂರು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ 12.5 ನೀಲಗಿರಿ! ಅಕೇಶಿಯಾ 
ನೆಡುತೋಪು 

ಟೆಂಡರ್‌ ವಿವರ 
1. | ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಮಾರಾಟ ದಿನಾಂಕ 29.11.2006 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 1.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 
2: ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ 29.11.2006ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 
ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ ತೆಗೆಯುವ ದಿನಾಂಕ | 29.11.2006 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 











ದಿನಾಂಕ: 29.11.2006ರಂದು ನಡೆಸುವ ಹರಾಜು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು 


ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮರು ಹರಾಜನ್ನು ದಿನಾಂಕ:07.12.2006 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಮರುಹರಾಜಿಗೆ ಪುನಃ 
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಷರತ್ತುಗಳು 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ.10,000/- (ಹತ್ತು ಸಾವಿರ) ಗಳ 
ಡಿ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 


2. ಟೆಂಡರ್‌ / ಹರಾಜನ್ನು ಸ್ಥಳವಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಪ್ರತಿ ನೆಡುತೋಪಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

3. ಬಿಡು ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಮರಗಳಿಗೆ ದರವನ್ನು ಸೂಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

4. ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು ಯಾವ ಸ್ಲಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೇ ಅದೇ ಸ್ಲಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

5. ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮರಗಳ ಗಣತಿಯು ಅಂದಾಜಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. 

6. ಹರಾಜು ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್‌ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಹರಾಜಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು 
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾವತಿಸುವುದು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಎಂಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು) 

7. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರೇ 
ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

8. ನಂಬರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಯುವುದು. 

9. ಟೆಂಡರ್‌-ಕಂ- ಹರಾಜು ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವರು ಹರಾಜು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ನೀಡಿ ಕತ್ರಾವಣೆ ಆದೇಶ 
ಪಡೆದು ನಂತರ ಕತ್ರಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. 

10. ಹರಾಜನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿರವರಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. 

11. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 699 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, 


ತುಮಕೂರು. 


ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಬೇತಿ) ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಜ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, 


ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ರಾಜಾಸಂತಕೇಂ: ಅ-1:ಲೆಕ್ಕ:2006-07, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:2ನೇ ನವಂಬರ್‌, 2006 
ರಾಜ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು-560088 ರಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 


ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೆಕ್ಕೂರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 
ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು! ಸೆಕ್ಕೂರಿಟಿ ಒದಗಿಸುವ ನೊಂದಾಯಿತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕಾರ್ಮಿಕ 
ನೀತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ವೇತನ, ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಧಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೀಲು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:06.12.2006ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 
ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಬೇತಿ), ರಾಜ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು-560088 
ಇವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವಂತೆ ಅಥವಾ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಂದೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಬೇತಿ), ಇವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖೇನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-28466397. 


ಉಪ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ತರಬೇತಿ), 


ಪಿ.ಆರ್‌.682 ರಾಜ್ಯ ಜಾನುವಾರು ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, 


ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು-560088. 


೧೩೬೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 





ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟಡ (ಹಿಂಭಾಗ) 1ನೇ ಮಹಡಿ, 
ನಂ.8, ಕನ್ನಿಂಗ್‌ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-52 
ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ರಾಚುಆ: 20.ಎಸ್‌ಯುಪಿ.2006, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:4ನೇ ನವಂಬರ್‌, 2006 

ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ 

ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. 
ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 

ಸ್ಕಾಟ್‌ 82 ಡ್ಯೂಪ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್‌ ಯಂತ್ರ-1, ಟೇಬಲ್‌ಗಳು-2, “ಎಸ್‌” ಆಕಾರದ ಚೇರುಗಳು-7, ವೀಲ್‌ ಕುರ್ಚಿಗಳು-8, ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್‌ 
ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು-2, ಸ್ಟೂಲ್‌ (ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು -1, ಟೈಪ್ರೆಟಿಂಗ್‌ ಮಿಷನ್‌ಗಳು ಹಾಲ್ಡ್‌ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌) -1, ಫ್ಯಾಸಿಟ್‌ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌) -1, ಫ್ಯಾಸಿಟ್‌ (ಕನ್ನಡ) -2. 

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:06.12.2006 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಛೇರಿಯ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ರೂ.500- ನ್ನು ಹರಾಜು 
ದಿನದಂದು ನೀಡಿ ಬಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:04.12.2006 ರಿಂದ ಆಯೋಗದ ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌.683 ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ. 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ, ನಂ.1 ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಎಸ್‌.ಜೆ.ಪಿ. ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-01 
ಟೆಂಡರ್‌ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಅ: ಕವಿ-1: ಎಇ-3: ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು: 100: 2006-07, ದಿನಾಂಕ:6ನೇ ನವಂಬರ್‌, 2006 
ಉಲ್ಲೇಖ: 1 ಈ ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಅ: ಕವಿ-1: ಡಿ-3: ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು: ಆರ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು, 62: 
2006-07: ದಿನಾಂಕ:18.08.2006. 
2) ಈ ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಅ: ಕವಿ-1: ಡಿ-3: ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು: ಆರ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು: 
73: 2006-07: ದಿನಾಂಕ:04.09.2006. 
3) ಈ ಕಛೇರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾಅ: ಕವಿ-1: ಡಿ-3: ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು: ಆರ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೇಜು: 
86: 2006-07: ದಿನಾಂಕ:16.10.2006. 

ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ನೊಂದಾಯಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಐಟಂವಾರು ದರದ ಟೆಂಡರ್‌ 

ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 




















ಕ್ರ. ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಡಲಾದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಟೆಂಡರ್‌ಫಾರಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ ರೂ. ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ 
ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ (ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) 
1. | ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ, 3.00 300000 15000 + 10 ತಿಂಗಳು 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳು 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
2. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ 3.00 300000 15000 + 10 ತಿಂಗಳು 
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ತೆರಿಗೆಗಳು 
ಕೊಠಡಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
3. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ 2.00 200000 10000 + 8 ತಿಂಗಳು 
ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳು 
ರಂಗಮಂದಿರ, ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು 
ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ. 
4. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ 3.00 300000 15000 + 10 ತಿಂಗಳು 
ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ತೆರಿಗೆಗಳು 
ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಾಗಿ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 























ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಪಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 20.11.2006ರ ವರೆಗೆ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 27.11.2006ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 
ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 
ಪಿ.ಆರ್‌.703 ನಂ.1 ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೬೧ 





ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ.ಅಕಾ./ ಟೆಂಡರ್‌/ ವಿವ.8/ 2006-07, ದಿನಾಂಕ:30ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, 2006 
ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮುಂಗಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2006-07ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೊಂದಾಯಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಲಯವಾರು ಮೊಹರಾದ ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:27.11.2006 ರಂದು 3.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 


ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. 
























































ಷೆಡ್ಕೂಲ್‌ 
ಕ್ರ. ಟೆಂಡರ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ಕ್ರಮಾಂಕ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಸ್ಥಳ ಮಾದರಿ ಭೌತಿಕ ಅಂದಾಜು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ 
ಸಂ. ಹೊರಡಿಸಿದ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಮಾಣ ಮೊತ್ತ ದ ಇಎಂಡಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಹೆ./ ಮೊತ್ತ 
ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಗುಬಿ KSFMBC 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಮಂಚಲ್‌ದೊರೆ 02 40 316000 7900 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ ನಾಗರಕಲ್‌ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕಗಳನ್ನು | ಪ್ರದೇಶ 
ವಿಬಾಗ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ 
ತುಮಕೂರು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಗುಬಿ KSFMBC 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಂಚಲ್‌ದೊರೆ 02 40 110200 2755 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ ನಾಗರಕಲ್‌ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು | ಪ್ರದೇಶ 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಗುಬಿ KSFMBC 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಮಂಚಲ್‌ದೊರೆ 02 35 276500 6913 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ (ಗರಿಕೆಗುಡ್ಡ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕಗಳನ್ನು | ಪ್ರದೇಶ) 
ವಿಬಾಗ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ 
ತುಮಕೂರು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಗುಬ್ಬಿ KSFMBC 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಮಂಚಲ್‌ದೊರೆ 02 35 96425 2410 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ (ಗರಿಕೆಗುಡ್ಡ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ) 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 





























೧೩೬೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 
1 2 3 4 5 6 J. 8 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ |! ಪಾವಗಡ |KSFMBC 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಕಾಮನದುರ್ಗ 02 40 316000 7900 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ (ರಾಂಪೇ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕಗಳನ್ನು | ಪ್ರದೇಶ) 
ವಿಬಾಗ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ 
ತುಮಕೂರು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಪಾವಗಡ |KSFMBC 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಕಾಮನದುರ್ಗ 02 40 110200 2755 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ (ರಾಂಪೇ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ) 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ |ಪಾವಗಡ |KSFMBC 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಕಾಮನದುರ್ಗ 02 35 276500 6913 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕಗಳನ್ನು (ನೀಲಮನವಹಳ್ಳಿ 
ವಿಬಾಗ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ ಪ್ರದೇಶ) 
ತುಮಕೂರು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಪಾವಗಡ | KSFMBC 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಕಾಮನದುರ್ಗ 02 35 96425 2410 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು | (ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully | ಪ್ರದೇಶ) 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಗುಬಿ KSFMBC 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಮಂಚಲ್‌ 04 40 424000 10600 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ವಾ ಎಫ್‌ 
7 230.10. Ripping by 20-80 0160201, ಪ್‌ 
ಸಷ ಆ ರ್ನ. ಜುನುವಾರು.. ನಿರೋಧಕ | (ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ) 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 























ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 


ಮೂಲಕ 












































ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೬೩ 
1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಗುಬಿ KSFMBC | 10. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಂಚಲ್‌ದೊರೆ 04 40 146400 3660 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ |ಮಧುಗಿ | KSFMBC | 11. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಜಾನಕಲ್‌ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 04 40 424000 10600 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಭಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಮಧುಗಿರಿ | KSFMBC | 12. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಜಾನಕಲ್‌ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 04 40 146400 3660 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಶಿರಾ KSFMBC | 13. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಮುದಿಗೆರೆ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 04 40 424000 10600 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಶಿರಾ KSFMBC | 14. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಮುದಿಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 04 40 146400 3660 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

































































೧೩೬೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 
1 2 3 4 5 6 Vj 8 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ (ಪಾವಗಡ | KSFMBC | 15. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ನಿಡಗಲ್‌ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 04 40 424000 10600 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಭಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಪಾವಗಡ | KSFMBC | 16. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನಿಡಗಲ್‌ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 04 40 146400 3660 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ತಿಪಟೂರು | KSFMBC | 17. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಹಾಲ್ಕುರ್ಕೆ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 04 40 424000 10600 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಭಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ತಿಪಟೂರು | KSFMBC | 18. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಲ್ಕುರ್ಕೆ 04 40 146400 3660 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ [ಕುಣಿಗಲ್‌ | KSFMBC | 19. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಆರ್‌ .ಎಸ್‌.ಗುಡ್ಡ 04 25 265000 6625 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 























ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
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ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೬೫ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ [ಕುಣಿಗಲ್‌ | KSFMBC | 20. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಗುಡ್ಡ 04 25 91500 2287 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ (ಕುಣಿಗಲ್‌ | KSFMBC | 21. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಆರ್‌ .ಎಸ್‌.ಗುಡ್ಡ 04 25 265000 6625 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಭಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಕುಣಿಗಲ್‌ |KSFMBC | 22. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಗುಡ್ಡ 04 25 91500 2287 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಕ್ಕಾ KSFMBC | 23. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 04 25 265000 6625 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 | ಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ (ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, | ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗ-1) 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಬುಕ್ಕಾ |KSFMBC | 24. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 04 25 91500 2287 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ. 82006-07 | ಪಟ್ಟಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ (ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು | ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗ-1) 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

































































೧೩೬೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 
1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಕ್ಕಾ KSFMBC | 25. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 04 25 265000 6625 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 | ಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ (ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, | ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗ-2) 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಬುಕ್ಕಾ |KSFMBC | 26. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 04 25 91500 2287 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ... 82006-07 | ಪಟ್ಟಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ (ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು | ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗ-2) 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಕ್ಕಾ KSFMBC | 27. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 04 25 265000 6625 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 81/2006-07 | ಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ (ಜಾನಕಲ್‌ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, | ಪ್ರದೇಶ) 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಬುಕ್ಕಾ |KSFMBC | 28. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ 04 25 91500 2287 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 | ಪಟ್ಟಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ (ಜಾನಕಲ್‌ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ) 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಚಿ.ನಾ. |KSFMBC | 29. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ತೀರ್ಥರಾಂಪುರ 04 25 265000 6625 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 | ಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 























ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ 


ತ್ರ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 












































ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೬೭ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಚಿ.ನಾ. |KSFMBC | 30. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು| ತೀರ್ಥರಾಂಪುರ 04 25 91500 2287 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಹಳ್ಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ತುಮಕೂರು| KSFMBC | 31. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ 05 25 197500 4937 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, / ಮೀ.ಅ. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಭಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ತುಮಕೂರು KSFMBC | 32. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ 05 25 99225 2480 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಮೀ.ಅ. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಗುಬಿ KSFMBC | 33. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಹರಗಲದೇವಿಗುಡ್ಡ 05 25 197500 4937 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕಗಳನ್ನು 
ವಿಬಾಗ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ 
ತುಮಕೂರು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಗುಬ್ಬಿ |KSFMBC | 34. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಹರಗಲದೇವಿಗುಡ್ಡ 05 25 99225 2480 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 




































































೧೩೬೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಕುಣಿಗಲ್‌ | KSFMBC | 35. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಕೆಂಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 05 25 197500 4937 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕಗಳನ್ನು 
ವಿಬಾಗ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ 
ತುಮಕೂರು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಕುಣಿಗಲ್‌ | KSFMBC | 36. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 05 25 99225 2480 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಕುಣಿಗಲ್‌ | KSFMBC | 37. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಇಪ್ಪಾಡಿ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌ 05 25 197500 4937 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕಗಳನ್ನು 
ವಿಬಾಗ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ 
ತುಮಕೂರು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಕುಣಿಗಲ್‌ | KSFMBC | 38. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಇಪ್ಪಾಡಿ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌ 05 25 99225 2480 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಮಧುಗಿರಿ | KSFMBC | 39. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ 05 25 197500 4937 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕಗಳನ್ನು 
ವಿಬಾಗ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ 
ತುಮಕೂರು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಮಧುಗಿರಿ | KSFMBC | 40. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬಡವನಹಳ್ಳಿ 05 25 99225 2480 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 























Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 















































ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೬೯ 
1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಶಿರಾ KSFMBC | 41. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ರಂಗನಾಥಪುರ 05 25 197500 4937 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕಗಳನ್ನು 
ವಿಭಾಗ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ 
ತುಮಕೂರು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಶಿರಾ KSFMBC | 42. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ರಂಗನಾಥಪುರ 05 25 99225 2480 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಪಾವಗಡ | KSFMBC | 43. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ವದನಕಲ್‌ 05 25 197500 4937 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕಗಳನ್ನು 
ವಿಬಾಗ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ 
ತುಮಕೂರು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಪಾವಗಡ | KSFMBC | 44. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ವದನಕಲ್‌ 05 25 99225 2480 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ [ತಿಪಟೂರು| KSFMBC | 45. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಹಾಲ್ಕುರ್ಕೆ 05 25 197500 4937 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಪ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕಗಳನ್ನು 
ವಿಬಾಗ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೆಸಿಬಿ 
ತುಮಕೂರು. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ [ತಿಪಟೂರು| KSFMBC | 46. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಲ್ಕುರ್ಕೆ 05 25 99225 2480 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

































































೧೩೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 
1 2 3 4 5 6 | 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ [ತಿಪಟೂರು ೧೧೯ 47. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಚೌಡ್ಲಾಪುರ 18 174600 4365 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ [ತಿಪಟೂರು DDF 48. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಚೌಡಾಪುರ 18 25686 642 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ |ಕುಣಿಗಲ್‌ KFDF 49. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಉಲ್ಲಾಳಬೆಟ್ಟ 10 105000 2625 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) (Encroachment 
evicted (area) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಕುಣಿಗಲ್‌ KFDF 50. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಉಲ್ಲಾಳಬೆಟ್ಟ 10 36600 915 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಚಿ.ನಾ. KFDF 51. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ರಾಮಸಾಗರ 20 210000 5250 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 























ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) (Encroachment 
evicted (area) 












































ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೭೧ 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಚಿ.ನಾ. KFDF 52. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ರಾಮಸಾಗರ 20 73200 1830 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಹಳ್ಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಮಧುಗಿರಿ KFDF 53. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ 20 210000 5250 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) (Extracted 
area) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಮಧುಗಿರಿ KFDF 54. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬಡವನಹಳ್ಳಿ 20 73200 1830 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ (ಕೊರಟಗೆರೆ, KFDF 55. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟ 20 210000 5250 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) (Extracted 
area) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ [ಕೊರಟಗೆರೆ KFDF 56. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟ 20 73200 1830 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

































































೧೩೭೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 
1 2 3 4 5 6 Vi 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಮಧುಗಿರಿ COP 57. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಜಾನಕಲ್‌ 20 210000 5250 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) (Encroachment 
evicted (area) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಮಧುಗಿರಿ COP 58. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಜಾನಕಲ್‌ 20 73200 1830 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ [ಕೊರಟಗೆರೆ COP 59. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟ 20 210000 5250 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) (Encroachment 
evicted (area) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ [ಕೊರಟಗೆರೆ COP 60. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟ 20 73200 1830 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಶಿರಾ COP 61. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ರಂಗನಾಥಪುರ 20 210000 5250 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಕುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 























ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) (Encroachment 
evicted (area) 












































ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ೧೩೭೩ 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಶಿರಾ COP 62. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ರಂಗನಾಥಪುರ 20 73200 1830 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಕ್ಕಾ COP 63. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌ 10 105000 2625 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 | ಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) (Encroachment 
evicted (area) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಕ್ಕಾ COP 64. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌ 10 36600 915 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 | ಪಟ್ಟಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಬುಕ್ಕಾ 12th Fin. | 65. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಕೆಂಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 25 255000 6375 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 | ಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) (Encroachment 
evicted (area) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಬುಕ್ಕಾ | 12thFin. | 66. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಕೆಂಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌. 25 58750 1468 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 | ಪಟ್ಟಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

































































೧೩೭೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಗುಬ್ಬಿ | 12th Fin. | 67. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ಅಂಕಸಂದ್ರ ಮೀ.ಅ. 25 255000 6375 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) (Encroachment 
evicted (area) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ | ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಗುಬ್ಬಿ 12th Fin. | 68. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು | ಅಂಕಸಂದ್ರ ಮೀ.ಅ. 25 58750 1468 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಶಿರಾ 12th Fin. | 69. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ | ರಂಗನಾಥಪುರ 30 306000 7650 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, / ಮೀ.ಅ. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 
ಜೆಸಿಬಿ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ತೆಗೆಯುವುದು) (Encroachment 
evicted (area) 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ ಶಿರಾ 12th Fin. 70. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ರಂಗನಾಥಪುರ 25 70500 1762 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ | ಮೀ.ಅ. 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
ವಿಭಾಗ, Perclation pond, Gully 
ತುಮಕೂರು. checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ | ಕುಣಿಗಲ್‌ | 12th Fin. | 71. | 2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 20 210000 5250 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, | ವಿವ 8/2006-07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಿಟ್ಸ್‌ ಅಗೆತ, | ಮೀ. ಅರಣ್ಣ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 Ripping by D-80 buldozer, 
ವಿಬಾಗ, Dozing ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ 
ತುಮಕೂರು. ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಅಥವಾ 























ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ 
ತೆಗೆಯುವುದು) 
area) 


ಮೂಲಕ 
(Extracted 























ಭಾಗ - ೫ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ 


೯, ೨೦೦೬ 


೧೩೭೫ 
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3 


4 


5 


10 


11 





ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 
ವಿಭಾಗ, 
ತುಮಕೂರು. 


ಎ.ಅಕಾ. ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಿವ 8/2006-07 
ದಿನಾಂಕ:30.10.2006 


ಕುಣಿಗಲ್‌ 


12th Fin. 


72. 


2006-07ನೇ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 
Nalabund ಅಥವಾ ಮತ್ತು 
Perclation pond, Gully 
checks, Check dam and 
Earthen bunds of required 
No. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


25 


73200 


1830 





Eco- 
Tourism 


73. 


ತುಮಕೂರು ವಲಯದ ತುಮಕೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ 1.5 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 
ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 
ಚೈನ್‌ ಲಿಂಗ್‌ ಮೆಶ್‌ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡುವುದು. 

Providing chain link mesh 
of size 75mm and 10 
guage and delivering it to 
work spot including lead 
and lift. 


ಗಂಗಾ ಮಠ 


ಶಂ 


ಶ್ರೀ 


8 


500 Rmt X 
1.524 
762Sqm 


209000 


5200 























74. 





ಶಿರಾ ವಲಯದ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಆವರಣದ 
2.00 ಹೆ. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಸರ್ಗ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು 
ಆರ್ಬೋರೇಟಮ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು, ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಶ್‌ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು. 
Providing chain link mesh 
of size 75mm and 10 
guage and delivering it to 
work spot incluidng lead 
and lift. 





ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
ಮಠ 








225 RmtX 
1.524 
343 Sqm 





94000 





2350 








1. 


YAN Wg 


(a) ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರೂ. 200-00 ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ವಲಯಕ್ಕೆಂದು ನಮೂದಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೊಹರಾದ ಪೆಟ್ಟೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. 


(0) ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ವಲಯ ಸ್ಥಳವಾರು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಯಾೋಜನೇತರವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. 





೧೩೭೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ ನವಂಬರ್‌ ೯, ೨೦೦೬ ಭಾಗ - ೫ 

2. (1) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ವಲಯವಾರು, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವಾರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ 2006-07 
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ದರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡವಾರು ಇಂತಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 

(ii) ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ದನ್‌ ಬಂಡ್ಸ್‌, ಅರ್ದನ್‌ ಎಂಬಾಕ್‌ಮೆಂಟ್ಸ, ಸ್ಟೋನ್‌ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ ಡ್ಕಾಮ್ಸ್‌, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ನಾಲಾಬಂಡ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ ಎಂ.ಐ. ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ದರಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು 
ಸಮ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸ ಬೇಕು. 

(11) ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ, ಗಲ್ಲಿಚಕ್ಸ್‌, ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್ಸ್‌, ರಬ್ಬಲ್‌ ಚೆಕ್ಸ್‌, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್‌ ಶೆಡ್‌ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ (ಎಸ್‌.ಸಿ) ಇಲಾಖೆ ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ದರಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು 
ಜಾಸ್ಯಿ ಸಮ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 

(iv) ಮ್ಕಾನ್ಕುಯಲ್‌ ಜಾನುವಾರು ನಿರೋಧಕ ಕಂದಕ (0೧1) ತೆಗೆಯಲು ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಿಪಿಟಿ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 

(v) Ripping by D-80 0೬1೮೦267 ಹಾಗೂ ಡೋಜಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಕೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೆ.ಗೆ ದರ ನಮೂದಿಸುವುದು. 

3. ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳವರು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಂದ ಅಪರಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವ ಅರಣ್ಯ 
ಗುತಿಗೆದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

4, ಕೆಲಸಗಳು ಕಾಲಬದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಾದರೂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದವುಗಳಾಗಿರುತವೆ. 

5. ಪ್ರತಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

6. ಈ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಆಯಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು , ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ , ತುಮಕೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ 
ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷ್ಟೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿಡಿ ರಾಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 

7. ಗುತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಷರತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

8. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಉಪ ಅರಣ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು , ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ , ತುಮಕೂರು ಇವರು ಕಾಯ್ಕಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

9. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನವು, ತುಮಕೂರು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರವೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನೆಡುತೋಪು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಯಾವುದೇ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

10. ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದು ಆಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿಬಂದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ತಡವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಯಾವುದೆ ತರಹದ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

11. ಈ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಲಬದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನೂ ಇಲಾಖೆ 
ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಇಎಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇಲಾಖಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ವಸೂಲಿ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

12. ವಿಜೇತ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಆದೇಶದ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರಾರನ್ನು ಚಾಲ್ತಿ ದರ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ವು 


13(8) ವಿಜೇತ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸತಕ್ಕದ್ವು 
13(0) ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸದಿಸುವ / ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುತದೆ. 


14. 


15. 
16. 
17. 
18. 
19. 


20. 


ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸುವ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು 
ಹಣವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಬಾಬ್ತು ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 2.5 ರಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು. ಕಾಲಬದ್ದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಾಬ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಯಾವುದೇ ತಕರಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಆದೇಶವು ಅಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗುತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಪಾಲನಾರ್ಹವಾದುದು. 
ಉಪ ಅರಣ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪಿಯಿಲ್ಲವಾದರೆ ಹಾಸನ ವೃತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ಕೊಡುವ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮವಾದುದು. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣಿಗಳಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 
ಕೆಲಸದ ಪರಿಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾದ್ಯತೆಯಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದ ಟೆಂಡರಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವಲಯ 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂಹಿತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ : ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮೇಲೆ 
ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ಗುತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 
ಈ ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಮೆಶ್‌ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈ 
ಟೆಂಡರ್‌ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸೂಚನಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 


ಪಿ.ಆರ್‌.680 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು. 


